ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಧಾನ ಪಲಿಷತ್‌ 


-ಚುಕ್ಕೆ-ದುರುತಿಲ್ಲದ-ಪಶ್ನೆ- ಸಂಖ್ಯೆ... ——— ROS 


ವಿಧಾನ ಪಲಿಷತ್‌ ಪದಸ್ಯರ ಹೆನರು 


ಶ್ರೀ ಘೋಟಬ್ದೆಹರ ಶ್ರಿೀಂಕಾಂತ ಲಶ್ಷ್ಯಣ 
|'ಪಂಸ್ಥೆಗಳ`ಕ್ಲೇತ್ರ - 


(ಸ್ಥಆೀಯ 


| ಮಾಡಿದ್ದು, 
| ದುತ್ತಿದೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಡನಿಖೆ ಮಾಡಿ 


ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಂಬಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 
ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮದಾರಿ 
ಪಂಬಂಧಿಪದ ಅಧಿಕಾಲಿ / 


ಪರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಜೊಳ್ಳುವುದೆೇ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಉತ್ತರಿಫಬೆಂಕಾದ ದಿನಾಂಕ | ೦೮.೦2.2೦೦೫, 

ಕ್ರಪಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ಪರ 

ಅ. | ಕಾಠವಾಠ ಹಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ] ಕಕಡ "2 `"ಪಷ್ಕದಟಂದ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ 
ತಾಲ್ಲೂಹುಗಳಲ್ಲ ಕೆಆರ್‌ಐಢಿಎಲ್‌ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌., ಸಂಸ್ಲೆ ವತಿಬುಂದ ನಿರ್ವಹಿವಿದ 
ವತಿಯಂದ ಅನೇಕ ಕಾಮದಾಲಿದಳು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಳಪೆಯಾಗರುವ ಬದ್ದೆ ಪರ್ಕಾರಕ್ಷೆ 
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ  ವರದವಿಯಾರಿರುವುದವಿಲ್ಲ. 
ಕಳಪೆ" ಕಾಮರಾರಿ "ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು! 
ಇದಕ್ಟೆ ಯಾರು ಹೊಣಿ; ಕಾಮಗಾವಿಗಆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬದ್ದೆ 

ದೂರುಗಳು ಬಂದಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಅಪಿ ಡಪ್ಪಿತಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ 
ಅಬದಡ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈದೊಟ್ಸಬೇಕದೆ. 

ಆ. | ಕಾರವಾರ ಜಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 2] ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ೭2 'ವರ್ಷರಆಂದ ರಸ್ತೆ 
-ವರ್ಷರಳಂಥ": :-ರಪ್ತಿ -ಅಭಿವ್ಯ ಥಿ! ಅಳಾವ್ಯದ್ಧಿ. - -ಈಾಮರಾಲಿಗಳಗೆ: ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ಕಾಮದಾರಿಣೆ ಮಂಜುರಾಣರುವೆ. ಅಮದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲದತ್ತಿಪಲಾಗಿದೆ, 
ಅಮದಾನ ಐಷ್ಟು; (ಕಾಪುದಾರಿ | ಕಾಮದಾರಿಪಾರು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ, ಎಮ್‌.ಜ. 
ಮಾರುವ ದುತ್ವದೆದಾರ ಹೆಪರು ಹೌದೂ" ಪ್ರತಿ: ಘೊೋಟಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಏ.ಡ' ರೂಪದಲ್ಪ ಲದತ್ತಿಪಿದೆ. 
ಅಪಠ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಪರಡೊಂದಿಣೆ- - ' - 
ವರವಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮದಾರಿ 
ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳ, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದ KR 
ಪ್ರತಿ, ಎಮ್‌. ಪ್ರತಿ, ಕಾಮದಾಲಿ ನಡೆದ 
ಸ್ಥಳದ ಘೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು) 

ಇ. ಕಅರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ `ನತಿಂಯಯಿಂದ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ಈ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ಟ್‌ 
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು ಮಾಡಲು | ವತಿಯಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಈಟಆಪೆಯಾಣ 


ನಿರ್ವಹಿಖಿದ ಬದ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರ್ಕಾರದಿಂದ 
ತನಿಖೆ ಮಾಣಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ/ಿಬ್ಬರಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ನಿಯಮಾನುಪಾರ ತಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 


೪ ಈ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಯಂತರರ 
ಉಸ್ಪುವಾಲಿಯಲ್ಲ ಕಾಮಬಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಷ್ಠಾನ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಿಪಿದ ಕಾಮದಗಾಲಿಗಆಟಗೆ 
ನಿದದಿಪಡಿವಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಆ೦ಂದ 3rd Party 
inspection ಮಾಡಿಖಿ ವರದಿ ಪಡೆದು 
ಪಾವತಿದೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾದುತ್ತಿದೆ. 


ಜಲ್‌ 


ಕಡತ್‌ ಪಂಖ್ಯೆೇ ಗಾಅಪೌಅಧಿ543/67/ಆರ್‌ಆರ್‌ಶ೦ಶ 


ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ”ಮುಡ್ತು 


ಪಂಚಾಯಡ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಜಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ 


(os 


ಕರ್‌ ಡವಲಪ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. 
ಸತಿಚ 


LAQ-521 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ. ಘೋಟ್ಲೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಕಾಠವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ- ಘೋಷ್ಟಾರ 


ei 


2018-19 
2019-20 


2020-21 


ವಹಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ ಹರಾ 
ಅನುದಾನ ಚ 


EN EN EN 
CN EN EN 
CN EN 


ಟಿ 


೯ಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌., ಕಾರವಾರ, 


ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಡ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 


EE 
J} Wi 


ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ 


ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 


ಕೂವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಕಥಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


T 
i 


ಕನ್ನಡ rT 


IU 
- b 


ಸರ್ನಾಟ ರೂರಪ್‌ ಇನ 
[AQ 571 ನಿಧಾನ "ಹನನ ಸಪಸ್ಥರು 


[ಾರವಾರೆ ತುಲೂಕಿನ ಕೋಡಿದಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 


: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶಾಪ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಾಕಾದ; 


(ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
[ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ" ಕಾಕವಾರದ ಸರ್ಕುರಿ ಪ್ರೇಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಶ್ತಾಂತಿ 
ತಡಿ" ನಿರ್ಮಾಣ 


ನವು ಅ ಕುರಬಾರ, ಶಖೂಕಿನ yee ಗ್ರಾಮ ಪರಬಾಯತ್‌ 
[ಮಹಾದೇವ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ” ಗಾಂವಕಾರಧಂಡಾ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ 
ಗಾ 


‘igo ಜಿ್ಲೆ ಯ ಕಾರವಾರ ನಡಿಸಿ ವ ವ್ಯಾಲ್ತಯ" 'ಸಂದಣಗ!ರ್ಲ ಹಳೆಯ 


4 » 


ky 


[ಜ್‌ 


ಅರದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಮೊತ್ತ| ದ ಅನುದಾನ 


ಫ್ರಾಸ್ಟೃರ ಡನಲಷಷಾಂಟ್‌ ರಮಡ್‌. ಇಾರವಾರ -ನಧಾಗ 


ಶ್ರೀ. "ಘೋಟೆ, ಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ವರ್ಷ 2018-19 


ಕಾಶಿಇ-86 ಆಅ 


ಕಾರವಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ. N 4 ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ ಕಟ್ಟಿಡ 


2015-16 0: 27-12-2018 


115.00] 


ಕಾಶಿಇಟ/'ಕಟ್ಟಡ(ಲ.ಅ- 
60.001 54,00] ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌೪ೂಂ- 
16 ದಿನಾಂರ: ೦೪೦8-೩೦೮ 


ಕಾಶಿಇಗಳಕಟ್ಟಡ(ಆ. ಅ- 
20.00] ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಬಲ್‌ಂಅ- 
ಚ ದಿನಾಂಕ: ೧-೦೬-೭೦೮ 


ಕಾಶಿಇಳಕಟ್ಟಡ(ಆ.ಅ- 
9.00] ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌ಘೂಂ- 
ಜಿ ದಿಣುಂಕ: ೦೦8-2೦೪ 


07-03-2019 


ರಾಶಟ್ಟಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಫಾ. ಹೊಸ್ಯಮಿು ನ ಮಾರುಳಟ್ಟೆ, ನಿರ್ಮಾಣ 07-01-2019 


15.52 41-01-2019 
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60.00 


15.52 


33.10| ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಟ್ರಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನೆಲಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 


ಫಿಕ್ಷಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 


6.00] ಮನುದಾನ ಜಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಬೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


CT 


Sub To’ 


tal 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಅಂಕೋಲಾ 


ಅಂಕೋಲಾ 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ 


ವಿಕಾಸ 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-24 


Karwar Taluk Total 


Sub Toul 


ಮ ಪಂಚಾಯತ: ಪಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾ ಬೋಳಿ 


[ವಂದಿಗೆ ಗ್ರಾ ಮವಂಚಾಯತಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೋಳೆ ಗ್ರಾ ಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಜೋಳಿ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
[ಆಭವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನೊತ್ತ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕೋಲಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯ 
[ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


9.0383 9.0383 
NET ET RN EE 


Sub Total 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


4.518 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 02- 
॥2-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


5 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ 
6 ಇಾತ್ತರಳನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ 
ಅಂಕೋಲಾ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಅಂಕೋಲಾ 


ಕುಮಟಾ 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳುವರೆ ಬೋಳೆಕುಂಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನ್ನಾಮೂಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ 
[ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಳೆಗುಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೋಳಗದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ಅಂಗಡಿಬೈಲ್‌ ಚಿನ್ನಮನೆ ಕೇರಿಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆಗಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 


(ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್‌ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ ” 


(ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಳ್ಳೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯತ್‌ 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


Sub Total 


°° AnkolaTa 


ಸಜೆ ಭಾರಶ್‌ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಸೆ ಗ್ರಾ ಮಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದುಮಠಕ್ಕೆ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 


08-08-2018 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


08-08-2018 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ, 


08-08-2018 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


3.00 


5.001 2.001 07-03-2019 


16-08-2018 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡುಮಾಸ್ನೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ 
ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


8.00 8.00 7 8.00) 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ERIE EEC ETAT TN EES NN CTT NS ES 


400 ಮೀ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೇ ಸಿಯ 'ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮೆ ಪಂಚಾಯತ i ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷದ 

ಬಂಡವಾಳ ಬೆಚ್ಚ ವ್ಯಾಪಿಯ . ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆಗೆ ಹೆಥೀಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಳಿ] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ 
[1 ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


EUEEMS "TY Sub Total £ 


21-02-2019 


ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ 

ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
-3054-80-196-1-01-300 
(ಯೋಜನೆ) ಓumpsum Cr 


ಜೆಪಂಆ/ಲೋಕೆೋ(ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಜಕೆ 
3054/ಯೋಜನೆ/2017-18 ಸ |. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ದಿಖಾಂಕ: 27-08-2018 


sd #4, 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಹೇರಂಗಡಿ 


್‌ ನಾಗನ ನಾಗಾ ನರವಾರ್ನನವ 


TN! A 
“|ಮೂಡ್ಕಣಿ ಶಂಧುಲಿಂಗೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾರದ ಕಟ್ಟಡ ಭಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ೫ 
ಗಳನು etl 1 2: 


4.203 03-12-2018 ಸ . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1 
NESTE ETS OE 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ್ಗಾವರ ತುಲೂಕಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ವೆಂಬಾಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಬಾಕಿ 


ವ್ಯಾಟಯ ಸಣ್ಣಜ್ಞ ಮನೆ ಃ ಹತ್ತಿರ  ಗಲುಸಂಕ ನಿಮಾಣ ಶಾಮಗಾರಿ p 07-03-2019 3 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
peter 8 ree 


“[ತರಕನಡ ಜೆಗ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಶಾಲಿನ ಹನಡವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 


[ಯ ಹೆಜ್ಜೆಲು ಹತ್ತಿರ ರ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲಾಸರಿಕ i - ಫಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
ಇ four 


“|fmpts, Work to Ubrary & Computer room 3t)aa Nirmat ಕಕ: at 
chandavir in G.P., Honnaver Taluk BY 
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ಮುಖಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಲೆಕ್ಕ ರೀ. ಕೆ 
-3054-80-196-1-01-300 
(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಶಾಲೂಕಿನ ಹೆಳದಿಪುರ ಚಂಡೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5ನೇ ಹಂತದ ಸುಗ್ರಾ. 


Wks 


5ನೇ ಹಂತದ ಸುಗಗ್ರಾ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ 
10 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ 
1 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ 


5ನೇ ಹಂತದ ಸುಗ್ರಾ, 


impts. Work to GP Bldg.at Chandavar in Honnavar Taluk. 


[Constn.of Anganwadi Bldg.at Sultani Mohalla in Chandavar GP 


IHonnavar Taluk 
Constn.of Anganwadi Bldg.at Urdu School Ground (Nuranj Mohatla) in 


Chandavar G.P. Honnavar Taluk. 


Sub Total - NN 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಇತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಧಟ್ಕಳ 


le 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಕಾಸ 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಕಾಸ 


ರಿಚಾ ನಾರ 


'ಹದ್ದೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆ ಧಾ ಆಟದ ನ್‌್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಹದ್ಡೂರ ಆಸಿಕಾನ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


|ಹದ್ದೂರ ಆಸಿಕಾನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರಕಾರಿ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಸಿಕಾನ ಕ್ಕ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಂದುವರೆಸುವುದು (ಹದ್ದೂರ ಹಾಕೊಡ್ಡು ಕಪ್ರಾಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಆಟದ ಮೈದಾನ 


[ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ) 
|ಹದ್ದೂರ ಆಸಿಣನ ಯಕ್ಷೇಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನಶ್ಟೇತನ (ಹೆದ್ದೂರ ದುರ್ಣಾ 
ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನಶ್ಟೇತನ ಬದಲಾಗಿ) 

[ಪದ್ದೂರ ಆಸಿಕಾನ ಸಣ್ಣು ಮಂಜು ಗೊಂಡರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್‌ 
[ರೂಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

|ಆಸಿಕಾನ ಕಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜಿಪಂಆ/ಲೋಕೋಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಜಕೆ 


15.00] 15.00| 3054/Maeu/2017-18 15.00 
ದಿನಾಂಕ: 27-08-2018 
2.301 2.10] 30-07-2018 
6.54 6.54] 29-09-2018 
10.00 10.00 29-09-2018 


ool Soo 


7852 03-11-2018 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬೆಳಕೆ ಗ್ರಾಮ: ಗೊರಟೆ 


ಗೊರಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣರದಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅವರಣಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


26-01-2019 


11.223 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


10.00 0.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗೊರಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಘುಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಲಾಲುಮನೆ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರುಹೊಳೆ ಮಹಾಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನಕ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KH 


ಇುತ್ತರಕನ್ನಡ 


| 
2 
3 
a 


ಶಿರಸಿ 


2087-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 


2017-18ನೇ ಸಾಶೆಣ ಮುಬ್ಯ 
ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಮ ಗ್ರಾಮ: ಕಬ್ಬೆ 


26-01-2019 11.223 


11.223 11.223 
11.223 EE 223 
16.835 16. | 15535] 


[mmm 5453] apm 5) 53] Wms 


ಕಬ್ಬೆ ಊರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬನವಾಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬೆ ಊರ ಪರಿಮಿತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಥಾಂಬರೀಕರಣ 


| 37.00] FPS) 


ಕಬ್ಬೆ ವರದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಸಭಾಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬದನಗೋಡ 


ಗ್ರಾವಾ ಡನಗನಷ್ಯಾ 


24-12-2018 


[ದನಗನಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


14.00 24-12-2018 13.852 


le 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಣಾಗಿದೆ" 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


FE 


"ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ | 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಲಕ [4 ಬ - ) ; ಟಿಹಂಆ/ಲೋಕೋ/ಲಿಕ್ಕಶಿರ್ಬಿಕೆ 

-3054-80-196-1-012300 Naas j ಯ ಕೊ ರ ಕಾಖೂ (nies _ 4 3054 ಯೋದರೆ/2017-18 § 0.00! ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
H 7 


ದಿನಾಂಕ; 27-08-2018 
(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹ 


ಸ್ಟ ಗೊ 
NER ವಾ ಾ 
ಬಿತ್ತಕಕನಡ | ' ಸ ನಗಣ tog ವಾ ಮುದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರ K . y | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಲಾಗವುರು. 
ಗ 


TEN] : 
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಪಟ್ಟಿಣದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಉಲೇಜಿಗೆ ತರಗತಿ. 
ಕೊಠಡಿ; ನಿರ್ಮಾಣ 


28.33| ವಿದ್ಭುಕ್ತೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5-16:ಬೆಂಗ್ಗಳೂರು ದಿ: 
03-09-2018 


0.೦೦] ನಿದ್ಯುಕ್ತೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


H 7 
EE aT pee ET] CR ETE TT SE 3 IT ಗ A 


= Cl 


'ಉತ್ತರಕವ್ನಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿರಸಿ ತ್ರಾಲೂಂಕಿನ್ನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪಂಜಾಯ 
ee] [cone [Sn 


ETON 
ಟತ್ತರಕನ್ನಡ ' 


[3 ' 
ತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಕಾಲೂಸಿನ ಬಸಲಕೆಪಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ! 


ಡೆರ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
Aಿpಧಂ8€h ಕಂಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


» 
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 07-03-2019 


ಲ್ಸ ಗಡನುಕಿ ಹನೀಗುವ ಹಳಿ ಕಾಲುಸಂ ನಿರ್ಮಣ 1 
“pv SNS 


tn CN 
ಉತ್ತರಕ್ಷನ್ನಡ 2 ಜೆಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಶುಲೂನ ಬಸರಗಿ ಪಂಚಯತ್‌. ಕೊಪ್ಪದ 


ಕ್‌ ಬಿದ್ದಾ 'ಥುಲಗಿ ಹೊನಿವ ಸಂ ರಾಜಸ ನಿರ್ಮಾಣ, . 
BK MERE 3; 


07-03-2019 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


¥ 


£ PNK 
§ [ಸತ್ತರೇ್ನೆಡ. ಜೆಲ್ಲೆಯ" ಶಿರಸಿ "ತಾಲೂ ಅಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಂಡಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಡವ 'ಹಳ್ಳ ಸೆಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ k 07-03-2019 
} 3 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


- Fe pes 2700 1440 sR 
EN CS SS SSS NES SENS NS NS ES Sd 
STORE 


ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಲಉನಿಉಕೆ/ಪ.ಪಾ.ಇ/ಅಧಿ/ಗಔ.!. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಮರ ತಾಲೂಕಿನ ಅದಬೈಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಮಚಿಕಿತ್ಲಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ D.F-24ಟಡA52018- 


ನಿರ್ಮಾಣ § 19/2643 ದಿನಾಂಕ: 27-02- 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-24 


ds TITAS ಹ 


7 ರಾ 1 

” ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಮುರ : 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋ ಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ, ಪ ಮಹಡಿ) 
NN f } §., § 


| ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 
« 


[ ER 
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ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಗ್ರಾ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದಿಪುರ ಚಂಡೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ” 


ಜಿಪಂಆ/ಲೋಕೋಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


1 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ | ಸ 96-1-1300 15.00 15.00| 3054/ಯೋಣನೆ/2017-18 15.00 0.00 
"| ದಿನಾಂಕ: 27-08-2018 
(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr K 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
3 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಷು ಲೇಜು ಶಿಕ್ಷ FN fy 
ಉತ್ತರಕನ್ನ ಲ್ಲಾಪುರ | ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) 51.00 40.00 5100 1100] ಎನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
“ SubTotal - hr Fi 
K ಹಾವ R ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
$ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [ನ್ಕಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಟೆಗುಳ ಕಂಚಿಜಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 2.80 07-03-2019 7.00 429| ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
— 
pS BR ಬಾದೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
5 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾನಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಣ್ಣನಗಡ್ಡೆ ಅಲವಾಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 6.998 07-03-2019 6.998 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉತ"ರಕನ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೀಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಣ್ಣೀಗೇರಿ 
6 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಲ್ಲಾಮು ಪ್ರಾ ನರಕನ್ನಃ ್ಲ ಕ ಥಿ ೦3 . 
ಉುತ್ತರಕನ್ನಃ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ೊಂಬಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 6.999 07-03-2019 6.999 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ 
7 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [2 ಕನ್ನಡ ಬಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅ ಎ 7.00 6.998 07-03-2019 6.998. 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕ್ಕ 
. 1 
ಸ ಮ [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
8 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 'ಮುಂಡಗತೆಗ್ಗು ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 4,96 07-03-2019 4.96 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
9 ನ ಯಲ್ಲಾಮು ವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾಃ Maik ಸ ೬ 03 ಗ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [ಜೋಗದಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 5.999 07-03-2019 5.999 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ಚವ್ಪತ್ತಿ ಸನಂ. ” if 
[0 ಉತ್ತರಕನ್ನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತರಕ ಥಃ Ks ತ್ತಿ - 0 
ುತ್ತರಕನ್ನಡ ಪು 'ರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾ 29 ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 5.998 07-03-2019 5.998 940] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- —— 
1 ತೆರಳ ಯುಲಾಹರ | [ಅಂತ್ರರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತ್ನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸೋಮೇಶ್ವರ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಲ್ಲಾಪು ರಾವಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲುಕೊಡ್ಡ ೮ಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 700 280 07-03-2019 2.00 4:20] ಅಬಟಮೆಂಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
; ಕೊಡ್ಲ ರಸ್ತ ಕ್ಕ 
— - — 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನೇಹಳ್ಳಿ ಸಬ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
12 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ೨ ly * ಇಳ -03- 
ತ್ರರಕ ್ರ ರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾ ನಂ. 21 ರಲ್ಲ ಹಳಳ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 6.959 07-03-2019 6.959 99] ಸುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
Sub Total H 
13 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನ ಗ್ರಾಮದ oR ಜನತಾ ಕಾಪೋನಿಯ ೫ರ ರಾಹಾ ಪಟಗಾರ 2.50 _ 2.675 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
14 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹ ಗ್ರಾಮದ ಸನಕ rs ವಾದನದ ಮುಸ್ತಾಕ ಅಕ್ಕರ 5.00 * 6293 ಫೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
[anced ಡ್ಯ ಯಡ. ಗಸೆಯ್ಳು ವಣೆ ಹಿಮೆಯ್‌ 
15 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಂ ಸಪರ EI ರಿಯ ಕ್‌ ಸವ ಇನಿಯ ಜರೀನಾ ಆಬ್ದುಲ್‌ ಸಲಾಂ 800 R202 ಮಾರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಹಿಮಣ ಮಗಿವಾಟೆ 
ಇ Pewee vee ಸಯ್ಯದ್‌ ತಮಿ ದ್‌ರೊಜ ಮೆಮೂರು ನುಣವಭೌ ವಜಾ py ys ಧಾ —— 
[ವಯ ಮಾಡೆ ಬಾಡ ಧುನಿ ಮಜೆಯ್ಲೇಯ ಮೆ 
17 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಯರ ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಿ (ರಿಯ ಹಿ ರಾಶೋನಿಯಾ ನೆ ಗತ KN 900 13.10 ಘಫಾರಾಗೂದದ 7 
ಕಗಮಮೆಯಿಂದ್ದದ್ಯಾ i G ರ; 
18 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಿ ರಿಯ ಜನತಾ ಮ ಸೂಕ ತೌಗಸ್ನಾನಿ a00| 6082 4291 0.00 ಮೊಣನಗೂಂಡಿದ ನ 
ವಾಯ ವುದ ಮಖೆಯುಂದ. ಜಸ ಗಾ PAS 
19 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ್‌ ಮಂಚಿಕಾರಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ" ಮೆಮ್ಮದೆ ಸಾಬ 2.20 'ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ 5ನೇ ಹಂತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುವರ್ಣ [ಜ್ಞ ದ್ಲುಂಹ್ಹುಹಲಿಾದುಲು ಮವೆವದೆಸಪಾವವಬುಶ್ನಹಿಮೆಯ್‌ ದಸ - . |ನಸಂಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುಗ್ರಾಯೋ 2೨33 el 
ಇಂ ಾತ್ತರಕನ್ನಡೆ 'ಯಲ್ಲಾಮರ ತ ಕಂ4್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚೆಕೇರಿಯ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ. 6.00 ಸಿಆರ್‌-9:2017-18 ಧಿ; 0.61 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಣಾ A ಡೆಗೆ ಸಾರವ ಸಿಮ್‌ ದಸ ವಣು K - 
7 ನಡ Pewee ಹ್ಹಾ ಹನನ ಇಸ ನಿಜನಾ ನತ ಇ 06-12-2018 ಇವಾ ಮಾ 


pe ಹಿಮೆಯನ್‌ ದೆ ರಾವಣ 
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"ಮುವ್ಮಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಬನೆ ಲೆಕ್ಕ ward | bY » p ಚಿವಂಆ/ಲೋಕೋ(ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಜಿಕೆ 
ಹೊನ್ಗುವರ ‘¢ 1 -3054-80-196.4-01-300 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಃ 'ದಿಪುರ ಚಂಡೇಶ್ವರ ಕಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ § ತ3064/ಯೊದಗೆ/017-18 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಯೋಜನೆ) Limpsum Cr ವಿವಾಂಕ: 27-08-2018 
| | 2 K ನಾ ಪಾನಿ ನರದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗಂತರ 
19.05 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು 


; ES ye 
He — 


NEN ETRE 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೆದಡ: ಕಂಲೂಕಿನ ಇಂದೂರು ವೆರಿಥಾಯತ್‌ 


ನೀಡು ನೆಟ್ಟಿ ಕರೆಗೆ ಬಂಡು ಸ್ನೇಕುವ ನಂಬರ್‌, ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
[NN 
. ಒa[ವಾಎಕೇರಿ.ವಿರ ನೀರು ಹರಿುವಲ್ಲಿ'ಿಸಂಳ ನಿರ್ಮಾಣ; 07-03- 2019 


'ತ್ತರತೆಸ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೊಳಡು ತಾಖವಿಕಸೆ ಇಂದೂರು ವೆಂಜಾಯಕ್‌ ಹಿರೇಕೇರಿ 
07-03-2019 


ನುಡ ನೆಂಕಟ ಸೆದಿಸಮ' ಮುರ 'ಮೆಪತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
ime wee, phi 


D 
7 A F —_ [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ ಯ ಮುಂಡಗೋಡ ಉಲೂಕಿನೆ ಸಾರ್‌ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೆಕ್ಕೋಡ 
\ ಕರಾಪಂ ಪರಧಿಕಾರ _ lj 

es TT 


07-03-2019 


ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಂಬದ 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


9: [7 ಹಿ. ಯ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


f pee eT ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸ ಶಾಲ್ಗೊಕಿನ ಇಂದೊರು ಪಂಚಾಯಶ್‌ * 
| TE 
RAE Te R ¥ 


ಗ್ರಾ ಪೆಂಚ್ರಾಯತ: ಸಾ 


{ } |. 
Froviding C.C Road from 8h Gowdru House to Akbar Sab 
Uppin Héuse Paala Grama at Paala 4 Pin Mundgod Tq 


RS 
5ನೇ ಹಂತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುವರ್ಣ 


PrGviding Cc Road at Paala Grim fri Kalarisiab Hattimanc 
House to Neelavva Naik House at Paala G.P in Mundgod Tq 


2 ಜಿಪಃ ಸ್ರಾಯೋ | 

Provid ing C.C Road at Paals Gram from Vinayak Kalagatagt 28.53 ಸಂಭವ ವೃದ್ಧಿಸುಗಂ 000 
House to ShanKar Gowda Patil house at Paala G.P in Mundgod ” Ny " 
Ta 1 [1 _ ದಿನಾಂಕ: 28-12-2018. 


Providing CC Road at Paala Grim fom Ardgoppa Road to 
Ghani 


ab Mulla House at Paala G.P ii in Mundgod ‘Tq 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಜೆಪಂಅ/ಲೋಕೋಲಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ KN 


ಹೊನ್ನಾವರ ಅಭವ ಯೋ ಬನ ಲ್ಕ ಶೀ ಟಕ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದಿಮರ ಚಂಡೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 15.00 15.00] 3054/ಯೋದನೆ/2017-18 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬೆ -3054-80-196-1-01-300 Ho “ ಬಿಹಾರ: 27-08-2018 


(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr 


10 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೊಡ Providing C.C Road at Paala Gram from Mahantayya Hiremata 4.560 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
House to Shekappa Koti house at Paaa G.P in Mundgod Tq _ 


1 ಉತ್ತರ; 


aA 
u 


p 


Sub Tota) . 1 


ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಗೋಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
[ಹಲಕುಂಬಿ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜೋಯಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಪ್ರಧಾಕರ ಭಟ್ಕಳ 
[ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | 1000 00 | 2000 0] neuen | 


| ms | ನಾಗಂ ಪಂಣಗಗಂಂಿತ. | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ 2017-18ನೇ ಸಾ: 


NN ಮಾಗಾಂ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿರ. -- 


ಕಾಮಗಾರಿ | 000] ಇನಾಂ ವೂಣಗೋರ. | 


ಬರುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇ) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -ಯಯಖ 


ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈನಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮದೇವ ನಾಯ್ಕರವರ ಮೆನಯ 


ಜೋಯಿಡಾ [ಮುಂದು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Sub Tota} 
ಉನಿಲುಕ/ಪ.ಪಾ.ಇ/ಅಭ/ಗ.!. 
5 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-24 eid ಜೋಯುಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಲಪೇಟನಲ್ಲಿ ಪಶುಚಿಕಿಶ್ಲಾಲಯ | ಗಟಗಟ 


“2019. 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
"4406 Capital Outlay on 
Forestiiy and Wild life-01- 
Forestry-070- 
[Communication and 
lbuitdings-0-02 infrastructure 
Devetopment-147-tand and 
leuitdings” 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಲಬೇಟಿ OS ಕಾರ್‌ ಮೋರ್ಜ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 
"|ಪಲಯದ ಕೇಳಾಖಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ * ಕಟ್ಟಿಡ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


v4 Sub i pe 


ಉತ್ತರನ. ಡ ವಾ ನಾವಾ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮದ ನೂತನೆ ಮೀನು 
ತ್ರ ತ್ರ 
ee | ee [ee | 


Sub Total 
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ವಾ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಮುವ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ತೆಧವೃದ್ಧಿ ಹೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕ 

! _3054-80-196-1-01300 

(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Ce 


Up RN 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, [ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಛೂಳಿಪ ಹಳದಿಮರ ಚಂಡೇಶ್ವರ, ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


Sub CN: 


ಕೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌,ಎಲ್‌ 2017-18ನೇ 

ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ 

* ಬಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅ) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌” 


ಆ) ವ್ಯಾಕೇದ್‌ -॥! 


[ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿಪ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮ 5 ಪಲಿಟಾಯತ್‌ ವಾಪ್ತಿಯ ಜನೆಗಾ ಗ್ರಾಮದ 
[ಹಣಮಂಿತ 'ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದೆ ಮಾತಂಗಿ ಓಣಿ ಮೂಲಕ ಜನಗಾ 
ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌(ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಳಿಯ್ಸಾಳ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಬಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಓಣಿ' ಸಿಮೆಂy್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಹಳಿಯಾಳ 'ಶಾಲ್ದೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮೆ : ಜಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರುಕವ್ಹಾ" ವಡ್ಚೆರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರ್‌ಮಣ್ಣಾ'ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಹಲಯಾಳ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರಲಗಾ 
ಗಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯವರು ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌, ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಹಳಿಯ್ಕಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗಾ- ಇಹ ಸಾಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವಳ್ಳಿ 
ನವಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಪಳಿಯಾಳ 'ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡೋಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
[ಯಡೊಳಗಾ' ಗ್ರಾಮದ ಮಲಹುರಿ ವಡ್ಕರ ಇವರ, ಮನೆಯಿಂದ" ಡ್ತೆ ಸಿಮೆರಟ್‌ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ.ನಿರ್ಮಾಣ. 


, [ನಲಯಸ್ಸ್‌ಳ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಶೆಂಟಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 


ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಟೋಗಿನವರ ಮನೆಯಿಂದ 


_ ವೀರಭದ್ರ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


HN } 
ಸಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ prerese] ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ 'ವ್ಯಟ್ರಯ 
ಅಂದಿಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಜಿ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯ್ಸಿಂದ ನಾಗೇಶ 
[ಮೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌, ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಳಂ ಕಾಲನ ಅರ್ಲವಾಡ ಸಾನು ಪಂಚಾಯತ್‌. ವ್ಯಾಬ್ತೆಯ ಸಾತನಳ್ಳಿ 
ಅರ್ಲವ್ಪಾಡ್ನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ವಿಠ್ಠಲ ಮೆನ್ಗಮಾಯು ದೇ ವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ೫ ನಾಗ ದ್ರ ಬೆಳವಡಿ ಓವರ' ಮನೆಯಿಂದ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ನಂ.2ರ-ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಪ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ 


9 K 


ಹಳಿಯಾಳ ತಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕವಾಡ ಇಷ ಪಂಚಾಯತ ನ್ಯಾ್ರಿಯ ಶಿವಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ, ಎಸ್‌. ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ, ದೇಮಣ್ಣಾ ಪಡೇಶ್ವರ 


ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಮಲಾ ನಾಗೇಶ “ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನ್ಸೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| 2500] 0] ros | | es | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


CE a) 


~~ WN 


EE - Id 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ, 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


- 


1 


—— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


1 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ 1911300 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳವಿಮರ ಚಂಡೇಶ್ವರ ಶಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 15.00 15.00] 3054/ಯೋಜನೆ/2017-18 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ: 27-08-2018 
(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr 
1 
R ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿನ್ವಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ WK 
13 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ 25.00 25.00 17-09-2018 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ವ 15. 15.00|. 17-09-2018 ¥ . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. - 
"4 ಹ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿ.ಎಸ್‌.೬ [ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 | " 15.00 0.00 
ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರುವ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಗದಾಳ ಗಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಸಟಾರೆ ಹಾಗೂ ್‌ 
15 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅ) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 [ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20.00 17-09-2018 20.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ನವಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ 
ಉತ್ತರಕನ ಕಳಿಯಾ ks 17-09-2018 ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
16 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 10.00 10.00 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 
ಉತರಕನ ಎಯಾಳ K ಸ 17-09-2018 ಪ. . 
7 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ 'ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 5.00 5.00 5.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ” 
18 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 25.00 25.00 17-09-2018 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
FRR 
[ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರಾಮ ಮೊಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ _ 
ತ್ತರಕನ್ನ ಹಳಿಯಾಳ - ೪ 17-09-2018 _ 
19 ಉತ್ತರಕನ್ನತ ಯಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆರ್‌.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20.00 20.00 0.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಡೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದಿನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ 
20 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಭವನದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ 15.00 15.00 17-09-2018 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನ ಗಾಡಗೆ: ಕ್ಕ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾ + 
[ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ! ಪ 'ಧಾಃ ಡಿ 
೪ ನ್ನ ಯಾಃ $ - 17-09-2018 . 
21 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ [ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು 15.00 15.00 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
yy | 7—— 
ಈ) ಪಾಕೇಜ್‌-॥ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜೋನ್‌ ಪಾವಲು ಕಾಮ್ರೇಕರ 
22 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋತೀಸ್‌ ಬಸ್ತ್ರ್ಯಾಂವ ಕಾಮ್ರೇಕರ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ 10.00 10.00 17-09-2018 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು - 
2 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ [ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಡೊಳ್ಳಿ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00]: 10.00 17-09-2018 6.00 0.00 ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
೪ N 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಟ್ನೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ 
ತ್ರರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಖ್‌ p) -09-: ಮ 
೫ |  ಉತ್ತಂಕನ್ನ ಯಾಳ ಜುಲಿಯಾನಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 10.00 10.00) 9-208 10.00 0.೦೦) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಉತರಕನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಚರ್ಚವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ 17-09-2018 ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
25 ಬ; ಡ ಹಳಿಯಾ' ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 5.00 0.00 'ಕಾಮಗಾ: ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
Sub Total K 
ಉನಿಉಕ/ಪ.ವಾ.ಇ/ಅಭಿ/ಔ.1. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಯಲ್ಲಿ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ 0.F-24/ಟಡ 25/2018- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 27- 
ುತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಳಿಯಾಳ ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-24 bad i - 
26 ಉತ್ತರಕನ್ನಂ "ಯಾಃ ಐ.ಡಿ.ಎ: ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 34.00 34.005/2644 ದಿಘಾಂಕ: 27-02- 34.00 0.00| 95-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
209. - 
Sub Total 34.00]: 
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ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
~3054-80-196-1-01-300 
(ಯೋಜನೆ) Lumpsum Cr 


ಯೋಜನೆ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಘಲ್ಲೇಜಿಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಕೆಡಿ!/ಗ್ರಂ! 
ಪ್ರ 


[| Hf t ! 
'ಯೋಗಾಲ್ಕೆಯ/ಆಡಿತೋರಿಯಂ)ಮಹಿಳಾ 'ವಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯನಿರ್ಮಾಣ 
3 i 0 yy £1 #: pS 


ಕನ) 


ಬ್ರ: 


[ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ; 


ನ ಪಟ್ಟಿಣದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ' ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ" 
ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ " ” § 


[ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ "|, | H 
ಧ್ಯ ಉತ್ತರಸನ್ನಡ ಚನ್ನಯ ಹಾಯಾಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ಇ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ |} ಹ 

'ಉತ್ತರೆಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳದ ಸರ್ಕಾರಿ [ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಹಿಳಾ 
p ತ! ಶ್ರ 
ee [i 


ಸ್‌ 7 
ಸ್ಹ ತ್ನ ¥ ಈ 0 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ: ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೊಡಲನ: ಮಹದಿ) 
j i 


PF] 
4 
[$ 
3 


ಗ 1 [ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ “ಶಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


f t > 


EE ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ 
ಸ್ಯ (ದರ್ಜೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ | j 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ 'ತಶಾಲೂಕಿನ್ನ' ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ 
[ದರ್ಜೆ ಕಾಟೀಜಿಗೆ ಕೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ } 


ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 


[3 
2. 
1 


ಉಾತ್ರಶಕನ್ನಡ 
Hf 


! 
E [3 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀ.ಛತ್ರನತಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ [ತತ್ತ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 


ಹಳಿಯಾಳ 


[ಡಾಂಬರೀಕರಣ | L { 
[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ಶಾಲೂಕಿನ ಆಜಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕರಾವಳಿ ಪಿಕ | ೂಗವಳ್ಳೆರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಉಮಗಾಂ | ಸ 


WERE 
[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ದೆಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಜನ್ನಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
| ee [Ff ಗಣ್ರುಮದ ಹಳಿಯ ವ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಹೆಂಟ್‌ ಗಂಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 NER} : 


) [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತ೭ಲ್ಕೂಕಿನ ಯಡೋಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯಶಿ 
en | ne 


i “i | { 
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ಜಿಪಂಆ/ಲೋಕೊಂ/ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ 
3054/ಯೋಜನೆ 2017-18 
ದಿನಾಂಕ: 27-08-2018 


ಕಾಶಿಇವಿರ:ಆಆಂಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ 
ನೆಟ್ಟಡ:2015- 
॥6:ಬೆಲಗಳೊರು ದಿ: 03-॥- 
2015 


ಕಾನಿಇ86:ಅಅ:ಕೆಲರ್‌ ಐಡಿ 

ಎಲ್‌:ಕಟ್ಟಡ:೫ಾ೦.ಕೋ:201 
5-16ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 

03-09-2018 


25.00 


18.00 


ESS SA] 


9.93 07-03-2019 


07-03-2019 


6.1999 07-03-2019 


| se] won ನನ ನನ್‌ 


1 33.33 


75 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
| ಬಂ] ಯಂಗ] ಕಮಾಾಂಮುನುಬ ಮಸರ | 
00.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಬಣ್ಣಿ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸ 
ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 14- 
10-2020 ರಂದು ಪ್ರಾಸಚ್ರದ.ಕಾ.. 
ದಾಂಡೇಲಿ ರವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿಡೆ. 


4 ಸ ಹ ಪಾ 


SR: 


992.80, 


868.31. 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟಭಿಯಲಶಧರು., 
ಕೆ.ಆರ್‌,ವ.ಡಿ.ವಲ್‌.. ಕಾರವಾರ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ವಕ್ಷರ್‌ ಡವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. 
ಕಾರವಾರ : ವಿಭಾಗ 
LAQ-521 ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ. ಘೋಟ್ಟೆ ಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ ಕಣ ವರ್ಷ 2019-20 


ಕಾ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಎ 
o > ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಗ್ರಾಅಪಃ111/471: 
ಆರ್‌ಆರ್‌ಸ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು 
Oಿ: 13-12-2019 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
09-1-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ET NT 


20 0.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾರವಾರ ಶಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಪಂ.ದ ಆರವ ಪೆಂಟಲದಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡರು ಪಂ.ದ ಮಂಜಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡ ಪಂ.ದ ಕೈಗಾ ಮುಖ್ಯ'ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಮೋದವಾಡ 

ನಿರಾಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ , 

ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂ.ದ ಮೋತಿಬಾಗೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಸುರಿದೆ ಧಾರಿ ಮಳೆ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾಮ ಮಾಜಾ Fr ನ ದಾಂಡೇಧಾಗದಂದ ವಾಜಂತ್ರನಾಡ 
[ರಸ ನಿಮಾಃ ಘಾ ( ) ಧಾ ವಾ! 30.00 0.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ [೨ ನಿರ್ಮಾಣ. - RN - 


ಹಾನಗೊಳಗಾದ ಕುರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಣಕೋಣ ವಂ.ದ ಬರ್ನವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ., 1.00 0.00] Formation ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು [ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಪಂ.ದ ಮುದಗಾ ಮೇ 'ಫಿನಕೀರಿಯ'ಬೇಟೆ ಬೀರ 
ಸೇತುವೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದುವರೆದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪುನರ್‌ ರಚನೆ. 
ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಮೆನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉಮಗಸರಿಗಳು (Flಂಂd) 


ನಾ 


-- ಸದರಿ-- ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕತವಾಗಿ 


0.00] ಉುಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಮದ ಪಂ.ದ ಕಡವಾದ ಕುಂದಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.0004, 91-2021 ರಂದು ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
p 1-01-24 ಸ್‌ ಸಲಾಗಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
8.00 K 09-10-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂ.ದ ಗೋವಾ ರೆಸ್ಟೆಲಿಂಂದ ಪಳ್ಳೇಧಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡವಾಡ ಪೆಂ. ದ ಜಯವಂತ ಗುನಗಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
[ಮೂಡದೇವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರಾ ENT ಸಂಬಧ ರಸ್ತೆ ನರಾ 


3.00 , ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನವಮ ಪಂ.ದ ಕೈಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ ' 12.00} 


| | Uk 94೦ ಗಾಮಗಾರಿ ಮೂರಗೊಂಡಿದೆ. 
77 77 TOT ® Taal Te — 
po) ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ. ಶಿವರರಣ ಮಾದರ 
13 ತ್ರೆರಕಃ p | 4 ದಾ ವ 
"ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | *ಇರವಾರ ಜನ್ನಯ್ಯ ಗುರು ಹೀಠದ' ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 37.50 07-2019 X ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
i 


JOENSEN 


Sub Total 


EE NS NT 1250 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ೈಮಲ್ಲಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 


ಮ] ಲೂ: ಜನೆ ಮ ು 'ಲದಾಜು ವೆ ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ತ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಃ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ದಿನಾಂಕ ಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕಃ 18- 
A § ಇID-23 Raith [ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಬಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ 16-07-2019 11-2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಟಿ 
14 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ Sampara Kendra #60 ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ + 50.00. 50.00 45.00] 0.00| ನರ್ದೇಕಕರು, ಕಾರವಾರ (ಉ.ಕ) ರವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1 wSub.Total ce - SE : 
ತಾಲೂಕು : 
'ವಾರ ೬ | 2015-16ನೇ ಸಾಲಿ: 
15 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಕರವಾರ / ವಿಸ ನೇ ಸಾಲಿನ [ಚೀರಿ ಶೇಚ್ಛೇಶರ ಹೌಸಿಂಗ ಕಾಲನಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸುಧಾರಣೆ 7.4 7. 14-01-2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತ್ತರಕನ್ನಃ ರವರ - ಗಾ ಮ ವಿಕಾಸ ಸ್ವ .40 40 7.40 0.00 
ಅಂಕೋಲಾ WK 
Sub Total . NR 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಮಾಜಾಳಿ 
ಗ್ರಾಪಂ 
16 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಸೈಲವಾಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ಮಾ/ಮುಮಗ್ರಾವಿಯೋ/2019- ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
* 20/245 ದಿನಾಂಕ: 27-03-2020 
ಮಾಃ ುಡಿಶಿಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ೇವಸ್‌ . 
17 [ಉತರಕನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಮೆಡಿಶಿಟ್ಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್‌ 25 32-03-2020 ಸದರಿ 
ಜ್‌ (ಬ್ಲಾಕ್‌) ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
; ಇಳಿ ಜೆಚಕನಬಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಜಕನಬಾಗ ಶೀಲಾ ಬೋಳಿ ಯವರ ಗುವ ರಸ್ತೆ 
18 [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ [ಮಾಜಾಳಿ ನೆಚಕನಬಾಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಚಕನಜಾಗ ಶೀಲಾ ಬೋಳಿಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 3.75 27-03-2020 375 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು - 
19 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರಮಾರ [ಮಾಜಾಳಿ ಬಜಾರ ಸ್ಮಕಾನ ಭೂಮಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 2,75 27-03-2020 2.00 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಜಾಳಿ ಟ್ಟಾ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯ: ೀಭಾ ಪ ನ ಸ್ವ 
20 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಮಡಿಶಿಟ್ಟಾ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶೋಭಾ ವಡವಳಕರ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ 00 27-03-2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 
ಜಾಳಿ ಗಾ ೇವಸ್ಥಾ ರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀ! ಸ್ತ 
21 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ನರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಗಾಬಿತವಾಡಾ ಶ್ರೀ ಚೌಚಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ರಸ್ತೆ 5625 21-03-2020 ಸದರಿ 
od ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಜಾಳಿ” ಗೋಳಿಮಕ್ಕಿ (ಭಂಡಾರವಾಡಾ) ಕ್ರೀ.ರಾಜೇಶ ಮನೋಹರ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ 
22 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ H Ml 875 27-03-2020 -- ಸದರಿ -- 
ಪರರನ್ನು ಶೀ. ರಮೇಶ ಕದಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 18 0 
23 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ [ಮಾಜಾಳಿ ವಾಂಗಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 1875 27-03-2020 -- ಸದರಿ - 
; ಮುಖಿ ಮಂತ್ರಿ [ನ ವಾ ತೋರಠಾರದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಜಯವಂತ ಕೋಕಾರಕರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಧುಕರ 33.598 10.78 
24 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ವಿಕಾಸ K 3 3.75 27-03-2020 -- ಸದರಿ 
Ea [ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಮಾಜಾಳಿ ಬಾವಳ ಮಧೇವಾಡಾ ಉದಯ ಮಾಜಾಳಿಕರ ಮೀನು ಕೆಡ್‌ನಿಂದ ಮುರಳೀಧರ ಬಾಬು 
25 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 7-03-. -—— -- 
a [ಮನೆ ತನಕ ಕಾಲುದಾರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 1.875 27-03-2020 ಸದರಿ 
26 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ದೇವೂಳಾವಾಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 1.875 27-03-2020 -- ಸದರಿ - 
R [ಮಾಜಾಳಿ ಬಾವಳ ಸೈರೋಬಾ ತೆಕ್ಯಾ ಚಂಡೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರ ಬೇರಾ ಸೈಲ: 
27 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 4 ಠ “ -03- -- _- 
ಲ್ನ [ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 1.875 27-03-2020 : ಸದರಿ 
ಮಾಜಾಳಿ ಹಿಪಳಿ ಮುಖ ಸ್ವೆಯಿ ಗಃ ೇ: 
28 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಹಿಪಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದಯ ಖೊಬ್ರೇಕರ ಮನೆ ತನಕ ಕಾಲು ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 1175 21-03-2020 ಸದರಿ 
29 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಹಿಪಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.70 27-03-2020 -— ಸದರಿ_-- 
[ಮಾಜಾಳಿ ಮುಡಗೇರಿ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಜೆದಾಗ ಪ.ಜಾತಿ/ನ.ಪಂ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 
30 [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ » ೨ 'ಪಂನಿಕ್ಕ ಮ: -- -- 
ತರಕಿನ್ನುಃ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಹಾಕುವುದು 5.00 27-03-2020 ಸದರಿ 
a1 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮಾಜಾಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮನವಾಡಾ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಶೆಡಗುಳಕರ ಮನೆತನಕ 5.00 27-03-2020 ಎಎ ಸದರಿ 


a ೨ ಸ್‌ ಸ್‌ 
ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ; ಉಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಫೆ, ಅನುದಾನ ದಿನಾಂಕ 


4 [ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಬಿತೆವಂಡಾ ಸರಾನಕ್ಕೆ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಗ್ರಾಮ: ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ 


7-03-2020 


Fe] 


44 ಉರವಾರ ಸಾಪಂತವಾಡಾ ಪಾಂಡು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು 


| ರಾಂ | [ರಾಕೋಟ 'ಮಾಲಾ ಬಾರ್ಮೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ 


0: 21-03-2020 


10.00 Oಿ: 21-03-2020 


[ಕಾರಿವಾಡಜಾ ಹಜರತ್‌ ಶಪ ಶಂಶುದ್ದೀನ್‌ ಉರ್ಪ್‌ ಶಹ ಕರಾಮುದ್ದೀನ್‌ ದರ್ಗಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ 
ಜೀರ್ಣೋಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡುವುದು 


SubTotal 4 


ದಿ: 21-03-2020 


| 5 
[=] 


57.38 


[oy 
ಬ 
[rl 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ವತ್ತಿ ಧವನ ಧವನದ 
K ಬಣದ ಪತ್ರಿ 


12-2 
[ನೊಡಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತಿಸಿ ಸ $9 


16-08-2019 


ಶಿಒಎಸ್‌ ವ್ರಿಸಂಕನೂರು[ಣರವಾರ ಕಾಲ್ಲೋನ ಕಾರವಾರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಥವನ ನೆಲಮಹಡಿಗೆ ಒಳವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಹಂಶ-7) 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 
4210-00-103-1-39 
[ಯೋಜನೇತರ ಅಡಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಉುರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು 
[ಹುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕುರಿಗಳೆ ಹಳೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭಿಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


07-09-2019 


Hsub Total“ & 
BREE g RR Re: k 
ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಳಜಗ್ಗಿ, ಅಲಗೇರಿ'ಮಶ್ತ $ರರಳಗ್ರಾ 


'ಮಗಳ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 


50.00 


ಪಿಂಕೊಲಾ ತಾಲೂಕಿನ: ಡೊಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಜಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕುಮಗಾರಿ 


ಉನಿಸಕಣಕ:ಮೂಭೂಸೌ;ಸಿಅರ್‌ - 
03:2018-19 ದಿನಾಂಕ; 25-06- 
2019 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ !ಹೆಲಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿರಳುಳಿ 'ಗ್ರಾ ಮದ ಹರಿಜನ ಾರೋನಿಯ 


ಗ್ರಾ 
ಥಿ ಸುಧಾರಣ ಕಾನಗ್‌ರ 


WE 


FRR 


ಭೂಮಿ ಏಿರೀದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಾನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು: - X] 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಧ್ಲೆಯ ಕರವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾ ಮದ ಸರಾನಕ್ಕಿ ಶೇಢ್‌ ಮತ್ತು 
ಅನಿಸಕಣಃ ಸೃಭೂ:ಸಿಆರ್‌- 


[ಇತರೆ ಮೂಲಧೂಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹದಗಿಸುವುದು. 


[iN 
pe 
pe 
©] © |oje 
| (Wl 


| | 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತ ಪಗ 


-- ಸದರಿ -- 


'ಮೆಟಲಿಂಗ ಕೆಲನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


pS 
[3 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


© 
8 


000 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಖಾತಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೊಃ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
19-05-2020 ರಂದು ಸನಿ.ಕ್ರೇಣಿ-2, 
27.50 ಸ.ಕ.ಇ.. ಅಂಕೋಲಾ ರವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
27.50] ನುದಾನ ಜಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 


್‌ ಮ: 


ಬಾಕ ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


[2 ಜಿಫ್ಲೆ ತಾಲೂಳು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 


[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾ ಮ ಪೆಂಬಾಯಶ ವಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಕೋಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


“2 |ಉತ್ತರರನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 5 works [ಣಾ ಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಶಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಫಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯೋವನೆ: 2018-19 ನೆ: ಸಾಲಿನ ದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ! ಪ್ರಗತಿ ಇಲೊ:ನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


pi 
Fi 
p 
[13 
£& 
AL 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕ 
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 


[ಣರವಾರ ಶಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿ ಉನಿಸಕಣಕಾ: 
ಉತ ರವಾ ನ ಣ ಲ 
| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾಲವಾರ 5€ ೪೦s [ಮಂಗಲದಾನ ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 4.50] ಮೂಭೂಸೌ:ಸಿಆರ್‌ -02/2018-19 


ರ ರಸ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಾಕಿ 
ಬತ್ತ | ಸೇ 
“ | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 5೦ works |ಪಿcಕಟರಮಣ ಬೋಳರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಗಿ 5-09) - ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇಿದೆ. 


Sub Total 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಳ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಘಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿಗೆ ಎ.ಸಿ. ಮತ್ತು 
ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

my ಾ ~~ — y] ಜಿಪವವಕಆಕಾ:ಕಛೇರಿ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿನ್ಲೆಯೆ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನವಕೆರಣಸಿಲರ್‌ ೦12018-19 
[ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್‌ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-1) ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 
ಾತ್ತ್‌ರಕನ್ನಡ ಜಳ್ಗೆಯ ಕಾರವಾರ ವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 


ಉರವಾರ ST works 


ST works ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ST works [ಆಲಿಮಿನಿಯಮ್‌ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-2) 


.. 0.485 
ಇರಾನ ಇನವನ್ನ ಪನ ಇಗ ಇನೂನಿ ಡಾಲನದಾರಿ ನಧಾನ ನಧಾ/ವಧಾನ ವಿವ ₹3 ವಾವ್ರಿಯನ್ನಿ ವಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬನರು ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಾರೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರಹ || 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕಾರವಾ ತ್ರರಕನ್ನೆಡ ಬ್ಯಾ ಗಿ ಪ್ರೀ 
೨ 57works [ಲ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದ ಮೇಲಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವೆಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಪವಕಅಕಾ:ಪ್ರಕಾ:ಮೂದಧೂಸ್‌ೌ:ಸಿಆರ್‌ 
ತ್ವರಕನ್ನಃ ಕಾರವಾರ Sos [enim ಜಗಾರ್ರನ ಸಿದ್ಧ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಉಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ -04:2018-19OIಾCE: 16-12-2019 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಫ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
50 | ಉತ್ತರಕ ಇರವಾರ ನೆ - 5.00 
cme | es [ರ ಮಸಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾ TI NN LN LN LL 
ಪಾರ ಪಾವಾ ರಾರ ಪ್ರಧಮ ರರ ಇರಾ ನಾ ಗಾನವ — EN NS SS 


ಲ ಪ! ವ್ರ ೯ ಕಾಶಿಇ: 61/ಗರ್ಯಾದೇರ: ಕಬ್ಬಿಡ 
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 92.80 2.00) 205-16 ಬೆಂಗಳೂರು 6: 28-10- 


ENCE 
209 


1 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 


ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ) 


ಜನ: ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಉಚಿತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ( ರೂಸಾ) ಯೋಜನೆಯ ಕಾಂಬೋನೆಂಟ್‌ -7 


ಕಾಶಿಇ:53:ರೂಸ:ಅಅ:ಪಎಬಿ-6 
ಅನುಮೋದಿಶ/2015-16 ದೆಂಗಳೂರು 
ದಿ: 07-03-2019 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊದಲನೇ 
[ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


52 [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ರೂಸಾ 
Baki 


Sub Total 


| co 150] ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತ೭ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಜ್ಚಿಯ 


53 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 
ಕ್ಲ ಠಾ ಸರಣ ಧಾರೇಶ್ವರ (ಕಂಚಿನಗದ್ದೆ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಾ pa Fi —— ರ್‌ _ We — ರ್‌ Ft 
ಟೂ ಉಮಗರಿಯ ಪದ್‌ | i. | ಫೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಡುಗಡೆಯಾಗ ಪಾಕ ಪ್ರತಿ 
“tp } ‘| " ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 
r - TEE EET 
ಕರಾವಳಿ ಪಾಧಿಕಾರ 'ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚ್‌ ಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬಾಕಿ 
ರ್‌ಲುಸ ” § ” N ಅನುದಾನ ಏಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ನಾನಾ [ನನಾನಾಮಾಾತನ ದಾತಾ; 
1.92 0. 


).00| 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 19-03- 
5ನೇ ಹಂಶದ ಸುಗ್ರಾ ಕದ್ರಾ ಕೆಪಿ ಲೇಬರ್‌ ಗಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ" pb p 08-11-2019 ೦೦] 2020 ರಂಜು ಪಂ.ಆ.ಆ.. ಗ್ರಾಹಲ. ಕದ್ರಾ 
ರವರಿಣೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
EASA A Lc NE | CET NT NT EL 
sss] rs —— CET WT ನಾನಾ 


PETA EI SEG YF 


ESE 


ಗ್ರಾಅಿಪಃ1/471: ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
ನಿರ್ಮಾಣ K ). ಆರ್‌ ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು y Y 23-12-2020 ರಂದು 
O: 13-12-2019 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


[ed 


| - 
! ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 5 ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಿಗೆ ಪಂ.ದ ಬೋಳೆ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮಲಗೇರಿ 
% » ; H ris 


PS 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[0 CRE 
ಲೋ "ತಾಲೂಕಿನ "ಜಿಳಂಬಾರ ಪಂ.ದ ತಳೇಬೈೈ: ree ಮನೆ "ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ; 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ -[ನ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00[3,_12-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸುರಿದ ಭಾರಿ 
ಹಗೂ ಪ್ರನಾಹದಿಂದ * - 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 1 ಅಂಕೋಲಾ. ತಾಲೂಕಿನ; 'ಜೆಳೆಂದಾರ ಪಂ.ದ ಕಳೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು .[ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸೇತುವೆ | _ NR 2 > 
ಮನರ್‌ ರಚನೆ. N KN ” HN } , ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
ನವೀಕರಣ ಹಾಗೊ ರ್ಬಾಣ R y _ , 22-10-2020 ರಂದು 
ಪುನರ್‌ ನಿಮುಣ |, § ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7 ಕಾನುಗಾರಿಗಳು (Flood) |-- ಗ - EH - - 
೦ರ) hihi PBS ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
09-೬2-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
0.0013, _|2-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಶಾಕಾವಾ ತಾಲೂ ಹರಕ ವಂದ. ಇತ್ಯವೃ FEE ಗಡ್ಡದೌಣಕ್ಕೆ p — 
[ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ “1 . -— . . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


13 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ 
[J ಉತ್ತರಕನ್ನಂ ಅಂಕೋಲಾ 
16 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಅಂಕೋಲಾ 


EAE 


RIDF-23 Ralth 
Samparka Kendra 


AKVY Ralth 
Samparka Kendra 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿಷ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆ 


'ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Tota! 


ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Total 


ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Tota + 


SO 4} 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬೆಳಸೆ ಗ್ರಾಮ: ತಳಗದ್ದೆ 


ಬೆಳಸೆ ಪರ.ದ ತಳಗದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ 


ಲ್‌ ಪೆಂ.ದ ತಾರಿಜಟಿಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಬೈಲ ಪಂ.ದ ಮೇಲಿನ ಮಂಜುಗುಣೆ ತಾರಿ ಇಂದ ಮಾರುತಿ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ಶಾಲೂಕಿನ ದಾಸ್ಲೋಡ ದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ 


ತಳಗದೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ / ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಳಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡದ! 


ಬೈಲ್‌ ದೇವಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣಿ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ky ಅನುದಾನ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ದಿನಾಂಕ 


ಸೆದಂ -- 


= 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


| ಬಲ್ಯ ನಾ | ಬ್ಯ ೦ಬ 


|__ 300f 3000 ~~ 0-- [sof 000] Formation ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


19-02-2020 


ಭೌತಕ ಪ್ರಗೂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
08-09-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮ ದಿನಾಂಕ: 8- 
09-2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ 
ನಿರ್ದೇಕಕರು. ಅಂಕೋಲಾ (ಉ.ಕ) ರವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಳಗದ್ದೆ ಯವಿಡೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಣ 1.40 


ತಳಗದ್ದೆ ಬೀರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ವಂದಿಗೆ 
'೦ಕೆಟ್ರಮಣ ಗಾಂವಕರ ಮಾಸ್ತರ್‌ ಮನೆಯವರೆ 


ಜನಣಿರಾರ್ಟಹ "ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 
ಕಾಲಕೀಟಿಕರಣು 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: 


ಪಿಟಿ ಡಾ: ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 


ಗ್ರಾಮ: ಬೋಳೆ 


ಸಗಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಜು: ಬಳಲೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 


ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ರಿಂದ ಪೆರಶುರಾಮ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: 


ಕಂಚಿನಕೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 


ಕುಂಟಗಣಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಕಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ (ನೆಲ್ಲಬೇಣ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


'ಮಂಡ್ಲೀಕ ಮಂಕಾಳಿ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಚದೆ 


ಗ್ರಾಮ: ಕುಂಟಗಣಿ 


ಕುಂಟಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಭಷನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚನಗಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಸ್ಲೀರ ನೀರಕುಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


~~ 


19-02-2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 19- 
11-2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಟ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಂಕೋಲಾ ರವರಿಸೆ 

ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪಾಯದ ಕೆಲಸ |  ಪೌಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
ಪಾಯದ ಕೆಲಸ | 


ರ ನ್‌ Mm ಲ 


2049-20 


2019-20 


0.00| 
60] ಕಾಮಗಾರಿ ಮರಣದ | 


04-11-2019 8.36 
04-11-2019 1.00 
4.95 04-11-2019 4.95 
8.22 06-02-2020 8.22 


ಕಾಮಗಾರಿ ಾಾಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ | ಾವಗಾಂ ಮೂರ್ಣಗೊಂಂ | 


Ce ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಯಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ka 


HE 


| | 


5 
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| ಜಾನ | | voaeಾ SC works 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ $054 
[5 Flood) ರa 
ಉತ್ತರೆಕನ್ನಚೆ ಜಫ್ಲೆಯ 


ಕುಮಟಾ - 
ಹೊನ್ಣಾವರ 


ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ರೆಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ 


ಪ್ರನಾಸೋದ್ಯವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


H F 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


y ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಬ್ಯೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರೆ ಅಂಡಕಿಜು ಮೊತ್ತ $ ವೆ 3 
ಠಾ ಜಾ ಮೊತ್ತ ಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅಸುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
FEF NE NN [7 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾಗಬೇಃಕಿದೆ. 


[ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಸರ್ಕಕುದ್ರಿಗಿ ಗ್ರಮ ಪಂಜಾಯಕ।ವ್ಯಾಟ್ರಯೆ ಶಿರಗುಂಜಿ ಭರಶುರಾಮ 
[ಡ್ಡ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಅಂಕೋಲಾ ಅಾಲೂಕಿನ ಸಾ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ ಮ್ಯಾಲ i ಬ್ಬುಳೆ ವಾವ ಆಗೇರ 


ಇಥೂಪೌಯಿಲೆರ್‌.೦2೧01- 19 
ದಿನಾಂಕ: 31-08-2019 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಜಡುಗೆಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 


2.5 


10.00 5.50 


FE 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಅಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ ಉಪ್ಪಿನ ಔಟ್ಟಣ-ಬಂಡಿವಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ . ಗ್ರಾಅಪ97ಆರ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ:2019.ಬೆ೦ಗಳ/ 0.00 


ೀ ಸಃ ಫಾರ್ಮೇರನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
“ಎರು ದಿನಾಂಕ: 03-10-2019. 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಗೋಕರ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಟ್‌ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್‌ ಕಾಟೇಬ್‌ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


40.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕಲಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಳ್ವೇಕೋಡಿ ಎದ್ಯಾನಗರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಮಿರ್ಜಾನ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಮನಗರ ಕಬಗಾಲಜಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಿಕೇರಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[XD ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಸಣಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ವಾರ್‌ ಮಾನ ಕಾಡಾ ವನಾನಿ ಕ್ಷ ಸಧಾ 
ಕುಮೆಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೂಜಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಆಚಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕುಮಟಾ ಕಾಲೂಕು' ಸ ಪಂಚಾಯತ ಕೋನಳ್ಳಿ ನೋ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

‘Sub Tota - 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೌಡಭೀರಕೊಳಿ ಬೀಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ ಮೆತ್ತು. ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 


13-12-2019 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 


13-12-209 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ಕ್ರಸಂ ಬಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 
15 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ (ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ 18-10-2019 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ಗಂಗಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Total 


ಷಾ ¥ W 
ಬಸಿರವಡ ಮಾ 10೯-23 ಗ [ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ಕಾಲೂಕಿನ ಕುಜಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ 50.00 16-07-2019 so] 000] ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
- Sampaska Kendra |5೦ದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
sm i ET SE 


ಯೋಜನೆ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ /ಗ್ರಂಥಾಲಯ/ 
ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಭಾಗಶ: ಛಾವಣಿ 
46.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕನಡ ಬಾ Ny ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ 96.00 150.00[ nda /6 ಯಾರರ /ಸಟR015 
1? ಉತ್ತರಕಣ್ನಂ ಬಮ! ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ y 1 "ವ, - 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) 16 ದೆಂಗಳೂರು ದಿ: 04-03-2020 


ಯಿ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಕ್ಕೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ 
ME ರ 0 — ಗಾ ಪಸಂರಾಗುವರು 
ವಾ ——) a 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ'. ಬಾಕಿ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದೀವಗಿ ಪಂಬಾಯತ್‌ ಹರ್ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಗಲ್‌ ಮನೀರ್‌ ಕೋಟೆಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


28-11-2019 


19 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಲುಕ್ನೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 


28-1-2019 ಮಟಲಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ವ್‌ ಪರಿಣರ EEE 
Sub Torr TT ET NN 
FTES UES SST i oS RE ರ್‌ ET ET ET TT i 
2 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಕರಾವಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ ಮದ ಬೊಗ್ಗಿಚೈಲ್‌ ಮಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವೆನ ನಿರ್ಮಾಣ 9.3748 ಠ: Re 9.3748 TT 'ಇಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


a ಉಮಾ ದರ್ಣಗೋಂಡಿದೆ. 


HES 
SS SS 


23 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಾಧಿಣರ ದೇವಗಿರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊರಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಸಾಂಸ್ಕೃಕಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪಂ.ಅ.ಲ., 
ಗ್ರಾಪಂ. ಜಲವಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ದಿ: 67-07- 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹೊಳೆಬದಿ ಕೇರಿಯಿಂದ 


! | ಅಉತ್ತನಕನ್ನಡ | ಹೊನ್ಗಾವರ [ಮಾಸ್ತಿಮನೆ ಕಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಸಮನ ಕಟ್ಟಿನ: ಸ ಸುಧಾರಣ್‌ 209 2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಹೊನ್ನಾವರ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗ್ಧಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕುಳಕೋಡ ಧಂಡಾರಿಕೇರಿ ರಸ್ತ 25.00 25.00 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡೆದೆ. 
3 ಸುಧಾರಣೆ - 


ಛೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 
{Non Flood) ರಡಿ 
ಉತ್ತರಳೆನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಭಟ್ಕಳ. ಹೊನ್ನಾವರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ' 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 
(Non Flood) a 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
'ಮಟಾ - 
ಹೊನ್ನಾವರ 
ಎಥಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೇಣ " 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


§ f 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೆಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 
ದಿನಾಂಕ 


ಣಿ ಸಾ RT Pe 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 'ಕೊಳೆಗದ್ದೆಯಿಂದ ಖಬೋರೆಗೆ 
(ಗೌಡರಕೇರಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


' 1 ) 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂರಿನೆ, ಕೆಳೆಗಿನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಸಯ್ಯಕ್‌ ಗುಣವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಕ್ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ' f 
4 


ke ET EES 1 
[ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಲನ ಮಧಿಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯುತ ದೇಚರಗದ್ದೆ ಕರೆಯ ಸಮೀಪ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಕಾಣರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಕ್ಯಯದನ್ನಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ನ le) 


3 A) “ll: Se 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಫಢಿಟ್ಛಾಯಿತ್‌ ಎಚ್‌.ಎಮ್‌. ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
[ಹನ್ನೂರು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ "ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಸುಧುರಣ 1 
2 IN 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳ್ಕೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತಲಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲುಗೇರಿ 

pT ~ pe 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲ ke] 1 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಸರಗೋಡು ಗ್ರಾಮು ಪಂದಾಯತ್‌ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ್ಣ , 
[ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಭಾಭವನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ' 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ; ಜೆರಲಗೆಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ, ಹೈಗುಲದದಿಂದ್ದ ಕ; 
[ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ k k 1] ui, 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ' ಅನೆಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ಹೆರಾಲಿ ಕಾಲ್ಲೊಳ್ಳಿಯವರೆಗಿನ 
ಸ್ತ ಸುಧಾರಣ | | 


ವ ETT 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ' ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ ಪಂಚಾಯತಲೆ ಧೆನಕರ ಭಿಂಂಡಕ್ಕಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 1] 
ಸ 
HM 


t 
f 1 
H 
[ 


pe 


» ‘ 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ೮ಉ.ಹೆ. 66 ರಿಂದ -ದುಗ್ಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 


y 


[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಸಾಲಕೋಡ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ಬೆಣ್ಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಣಖಾನ ರಸ್ತೆ 
[ಸುಧಾರಣೆ p 
} 


H 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ನವೀಲಗೋಣ ಪಂಬಾಯತ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊ 
[ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 30- 
06-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 25- 
09-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ:24- 
09-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಷಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 29- 
08-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


Asphalt ರಸ್ತೆ ಯಾಗಿರುವುದಿರಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ -2021 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
05-11-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Asphalt ರಸ್ತೆ ಯಾಗಿರುವುದಿರಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ -2021 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ಕ್ರಸಂ ಜೆಲ್ಲೆ ಶಲೂಕು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ವೆಚ್ಚ isd Lint ಭೌ ಪ್ರಗೂ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಥ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ 
=: py pk 6 $:; : py 
ಉತ್ತರಕನ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಳ್ಕೋ ಆಡು ಸಮೀಪ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿ ನಿಮಗ (ಹೊನ್ನವರ 24-07-2019 ರಿ ಬ ಲಿಂಟಲ್‌ ಲೇವಲ್‌. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಣೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಶಾಲೂಕಿನ ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅರಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ) 
ಹೊನ್ನಾವರ [ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಖುರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಟ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಳಗದ್ದೆ 13-12-2019 30.00 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 


ಶೀ.ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊನ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡುಕಳ ಜಿನ್ನೋಡಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಗುಂಡಿ ( ಹೆರಂಗಡಿ) ಪಂಚಾಯತಿ ಹೈಗುಂದದಿಂದ 
[ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊನ್ನಾವರ 


Sub Total 
ಅನೆಕ ಡ ES 1018-19ನೇ ಸಾರಿನ [ಬುತ್ತರರನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂವೆ ಪಂಚಾಯತ ಮುಳ್ಳೋಡು ಫತಿಮಾ 
RE) RE i ae ಮಂತ್ರಗಳ [ರಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒ್ಪಸೊಬ್ಯಾಹರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y ಪ: ತ ತಲಮೋಟೆ 
ಉತರಕನಡ ಹೊನಾವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ ತಲಮೋಟೆಯಂದ 
mn ಉತ್ತರಕನ್ನರ ೧ನ್ಸಾ ಯೋ ಸ್ಥ ಸ 
ಅಲ್ರಸಂಬ್ಬಾತರು ಹೆಟ್ಟಾಗಿ ಫಾತಿಮಾ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Tota} 


22 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಮೇಲಿನಮೂಡೃಣಿ ಬರಗದ್ದೆ ಬಯಲುರಂಗಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. 
23 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ಮಾವರ [2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾ [ಮೇಲಿನಮೂಡ್ಕಣಿ ಚರ್ಚ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಚಾರಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 
34 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮೇಲಿನಮೂಡ್ಯಣಿ ಮರಮೂಲೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾತಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

25 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ [ಬರಗದೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್‌ ಲೈಟ್‌ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


Sub Tota! 


dE ಪಂಚಾಯತ್‌ ಆಷರಣರ `ಎರುರಾಗಡ್‌ಇಂಟಕಲಾಕ್‌ ಅಳೆವಡಿಸುವುಡ್‌ 


ಧಾ ಪರ್ಕಕಡ್‌ ನರ್ನಾನ 


22 ತ್ತರ: 


__ 300] 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇರದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 0] on ಧಾರಿ ನರನ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

೦.೦0] ಅಂದಾಜ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಕ್ಲಿಸರೇಕಡೆ- 
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ಅಸಂ:ಕಾಲೋನಿ:ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿಆರ್‌- 
20:2018-i9 0: 28-06-2019 


20-01-2020 
20-01-2020 


Sub Total p 
ಗ್‌ ್‌ f ದಾರಾ ——————— 
ಗ  Honnavar Taluk Total k 

ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಂಗ್ರೆ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಕ್ತಿ ಎಳ್ಳಿಮರದಿಂದ ಜಗದೀಶ ನಾಯ್ಡ 
[| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 'ಟ್ವಳ ಳಳ 
ಸ ಕಟ [ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
2 ಭಟಳ [ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ನೀರಗದ್ದೆಯಿಂದ ಜೋಗಿಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ" 
ತ. ಸುಧಾರಣಿ 
3 ಭಟ್ಕಳ [ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೆ ಪೆಂಚಾಯತದ ಗಂಜಿಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ; 06- 


08-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಶಾಗಿದೆ. 


TL 
ಗ್ರಾಅಪ:97/40:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2019, 
25.00 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-0' 
209 


| | use] ow | ನರ ಸ 


38 MESES ET SEE ನರಾ ಪನಾಸಾಕಾರ 


a 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ಅನುದಾನ ದಿನಾಂಕ 


§ ; + 
ಧಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಸ್ತವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 25.00 


+ 
- ' 
ENA LSE 


ore | | 
1 } 


ರ A 1 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿರಿ 5054 
(Non Flood) ರ. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಭಟ್ಕಳ- ಹೊನ್ನಾವರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ. 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಧಟ್ಟಳ ಕಂಲೂಕಿನ ಶಿರಳಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ pe 
' k Hl 

ಧಬ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ(ಪಂಚಾಯತದ ಬೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 

ಥಳ ಶಾಲೂಕಿನ ಮಾಭಳ್ಳಿ-1 ಬೆಂಚಾಯತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ 
ನರೇಕುಳಿಗೆ :ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಸುಧಾರಣೆ | 
ಧಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಭಳ್ಳಿ:। ಪಂಚಾಯತದ ನ್ಯಾಸೆಸಲ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತುದಳ್ಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ , h KN 

ವ್ಯ ವನಾನಿ ಮಾನಸನರ್ಷ ಪಾನಾಯಕವ ತರಸೋಡ ನವರಸ ತಾನನ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ os od 
ಧಾನ ನಾವ್ಸ ಪಂಪಾಯತರ ಪಾವ್ಯಾರಗ ಹೋಗುವ ರತ್ನ ಸುಧಾನಣೆ 
[ಥಟ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಅನರಿತವಾಡಿ ಪಂಚ್ಞಾಯತದ ಗಣಪ :ಡೇಪ್ನಾನ್ನರಿಂದ ಶೇಧಿಮೂಲೆಗ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 'ಸುಧಾರಸ ! . AN 


»2 

uw 

< < 

[5 [2 
wv ಬ 
kd pd 
g ps 
[3 8 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ:18- 


08-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾರಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 
06-08-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ|[ಪಂಚಾಯತದ ಕಸಎಲೇವಾರಿ ತ್ಯಾದ್ಯಿ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 
[ನಾಮಭಾರಿ:ನಾಯ್ಕರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ!" | : ' 


Tes Ts 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಟ್ಯಳ ಕಾಲೂ ಸೋಡಿಗದ್ದೆ ಮಾಪಾಸತ ರೇಮ್ಯಾನೆ ಹ್ತ 


ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ , : | LA TN 170 


“ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಟ್ಕಳ್ಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕ್ತೇರಿ ಗ್ರಾ ಮು ಪಂಚಾಯತ 'ಕ್ರೆ- 
":|ಡೇವಿಮನೆ ದುರ್ಗಾಪರಫೇಲ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (ಧಟ್ಟಳ 
ತಾಲೂನ 'ಶಿಥುಲಿ ಶ್ರೀ.ಹಾಧಿ "ಮಾಸ್ತಿ ಯಾನೆ ಜಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಕಾನದ್ದ 'ಅನಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 27.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಬದಲಾಗಿ) ನ್‌ f CNA 
ಸ ನಿಮರಿ ಟಿ § kh A 
i : 001 


Sub Total 1-3 98 hd Wa NETS Ot [xe 7500 oot sd [4 
AE: Ne. 


'ಸೋದ್ಯಮ 


ಪ್ರವಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 


15.00 


Fa 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಧಟ್ಟರ ಶಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ-2 ಪಂಚುಯತ ಮುರ್ಡೇಶರ ಮುಖ್ಯ 
[ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಓ.ಸ.ರ ಈ್ತ್‌ ಫಿರ್ಮಾಣಿ | 


ನ WE 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಟ್ಕಳ ಕಾಲೂಸನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಡಾಯತ: ಕಳ್ಳಿಸಕ್ಕಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
'ಮಣ್ಣುಗೊಂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, |, .3 » 50.001 
[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಟ್ಕಳ ಶಾಲೂಸಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಜಾಯತ ಪಳ್ಳಿಹ್ಠಕ್ಕಲು ಸುಶೇಮಾನ ಸಾದ್‌ |e] 2500 


'ಮನೆಯುಂದ ಕೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಿ..ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ H 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ  [ಬುತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಧಟ್ಠಳ ಕಾಲೂತಿನ ಮಾವಿನಣರ್ವೆ ನಂಚಾಯತ ದೆಳ್ನಿ ಹುಂಡುವನೆ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್ರಿಗಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೇರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 
ಅಲ್ಪಸಂಬ್ಯಾತರ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ಶಾಲೂತಿನ ಮಾವಿನಜರ್ವೆ ಪಂಬಾಯಶ ಕರಿಕೆಲ್ಸ್‌ ಜಾತೋದ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ 'ಮೊಗೆರ ಮಡ್ಡಿಮನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಸಲ:ಕಾಲೋನಿ:ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿಆರ್‌ - 25.001 
20:2018-19 0: 28-06-2019 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


40.00 
0.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ದಿನಾಂಕ . ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳಡಿಕಾವೂರು ಪಂಚಾಯತ ಮುರವರ್ಗ ಆದಾದ 
[ಯುತ್‌ ಕ್ಷದ್‌ ನಿಂದ ಸಟೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೊಡ್ಡಿಮಸೆಯಂದ 
[ಹೊನ್ನಗದೆ ಅಬುಮನೆಯರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳಡಿಾವೂರು ಪಂಚಾಯತ ಹಡೀಃ 'ನ ತಿಲಕನಗರ 
ಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬುಲ್‌ ಜಬ್ಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


I 


N 
| NN 
| MS 


0.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಬೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಇ ಅನುದಾನ 


Weeks ii 
ಮೂಲಭೂತ ಸೆರರ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಧ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳ್‌ಡಿಣಾವೊರು ಪಂಬಾಯತ ಮುರವರ್ಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ 
[ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ತಾಂವ್‌ ಲುಯಿಸ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಾತೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜರ್ಚವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Total 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಗ್ರಾ ಮ ವಿಳಾಸ 


ಹದ್ದೂರು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕೋಣಾರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2019-20 


ಬೌಫನಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಬೈಲಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ್ಮನೆ ನಾಗಪ್ಪೆ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯತನಕ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ಠಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಗ್ರಾ ಮ ವಿಕಾಸ 


13-03-2020 0.00] ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, 


27 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 21.801 21.801 


Sub Total 


ಪಂಗಡದ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ವರಿಶಿಪ್ಪೆ ಪಂಗಡದವರ ವಿವಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶೇಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿವ್ಪ ವರ್ಗದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಂತ-8) 


2015-16ನೇ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕ 
ಆರೆಆಲೆಮಾರಿ/ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು 


ಪ್ಪ 
ಸ 
ಅತಿ 


ಜೆಪವಕಅ:ಪವ:ಮೂಭೂಸೌ:ಸಿಆರ್‌: 
2017-18 ದಿನಾಂಕ: 16-10-2019 


| 
ದಿನಾಂಕ: 19-12-2019 ರಂದು 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 
ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 ರಂದು ನಿವೇಶನ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಬೋಳುಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ (ಹಂತ-8) 


Sub Total 


ಕಾಶಿಇ:300:ತಾ೦.ಕೋ:2017-18 
ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪ, ದೆಂಗಳೂರು ದಿ: 
19-12-2019. 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಥ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಜೆ 
ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲಮಹಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) 


Sub Total 


Broa TN Tol] 


[ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಮುರೆಗಾರ ಫಾಲ್‌ ರಸ್ತೆ ( 8.00 ಕಿ.ಮೀ) 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ' 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರಸಿ ನಗರದ ದೇವಿಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


* “SubTotal © 
id 
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಸುತ್ತಿರುವ ಉಾಲೋನಿಗಳನ್ನು 'ಅಂಿಷೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


[ಶಿರಸಿ ಶಾಲೂಕು 'ಹುಕ್ನಾರ Foy ಪಂಬಾಯತ್‌ ಮಂಜುನಾಥ ತಾ ಬಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, 
ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನಿಶರೆ ಮೂಲಧೂತ ಸೌಕರ್ಯರ್ಕಾಗಿ 

|ಹರಸಿ ತಾಲೂಅನ ಗಣೇಶ'ನಗರ ಸುರೇಶ ಭೋವಿ 'ವಡ್ಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಹುಣ್ಣಶಿ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ; ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ: ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋರನೆ / ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಧಾ 1 ವಿಧಾನ ಪೆರಿಷಶ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
[es ಜನರು. ಹೆಚ್ಚ ಸಂಖೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರು 'ಕಾರೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭವ್ನೂ ಫೆಸಾಭುಮು ( ಯಲ್ಲಾಪುರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಗುಡ್ಡಾಹುರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬಂಡೇರಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೈಜೌತಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಳೆಯ ನ ಶಿರಸಿ SR ಟದನಗೋಡ ಪೆಂಬದಿುತ" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡರ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪೆಣ್ನುಖಪ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬೇಡರ ಮನೆಯಿರಿದ ಮಲ್ಲೇಶ 'ರಮಣ್ಣ 
ಬೇಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 12 ಠಿಂದ 13 ಮನೆಗೆ 1000 ಮೀಟರ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರಸ್ಥಿ ಶುಲೂಕನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಟರ್‌ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ!ನಾಪಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ 50 ಯೇಟರ್‌ 'ಹ.೩ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


1p ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕ 
” ಅನು: ದಿನಾಂಕ 

| il ise 


EE iis 


BT Ep ಹಹನ 


RT 


EE I 
KE Ku 


Cees 


f 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೋ ಎ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊಜನೆ. ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಕನ್ನಡ ಚಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಣ್ಣಾಪುಲೆ ಶಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ 


2019 


| 7.00] ಉನಿಸಕಇಕಾ:ಮೂಭೂಸೌ:ಸಿಲರ್‌ - 
06:2018-19 ದಿನಾಂಕ: 25-06- 


ಜಿಪವಕಅಕಾ:ಟಿ.ಎಸ್‌.ಟ:ಪ್ರಗತಿಪಿಆರ 
“-01:2018-19 ದಿನಾಂಕ: ॥-10- 
2019 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ತಾತಿಕ ಪಗತಿ 

ಬೇಕಾದ ಆನುಜಾನ ಫೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಟಲಿಂಗ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 3)- 
03-2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಟ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಶಿರಃ (ಉ.ಕ) ರವರಿಗೆ 

ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾ೦ಕ: 31- 
08-2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಟ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಶಿರಸಿ (ಉ.6) ರವರಿಗೆ 

ಹಸ್ತಾರಿಶರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಚುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 


ಗ್ರಾವೆಲ್‌ ಎಂಬ್ಯಾಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಲ್ಲೆ ಲೂ ಜನೆ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ. ಮೊತ್ತ 8 ವೆಚ್ಚ 

ಶ್ರಸೆಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಯೋಜ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ದಿನಾಂಕ ಗ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

[i ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ST works ಗಣಪತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹನುಮಣ್ಣ ಬೇಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 100 6.90 5.175 1.00 1.73 
ಮೀಟರ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

— 
Sub Total 35.72}: 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಉತ್ತರಕನ್ನ ಶಿರ ವೆಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Ka ಲ್‌ kd 26-09-2019 0.09 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ”. 

| ತ್ತರಕನ್ನಡ * ಕರಾವೆಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ | ಗಾಂವ ಗ್ರಾ ಮದ ಮಜರ ನಡಗೋಡ ಊರಿನ ಬಣ್ಣಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 496 4.96 ರ್ಣಗೊಂ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಫ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 

13 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಕೆರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಚಾವಡಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಿ ಬಸವನ ಗೆದ್ದೆಯಿಂದ ಗಾಣಗೋಡ 6.00 5.96 26-09-2019 5.96 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ”. 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 

14 ಉತ್ತರಕನ್ನಃ ಶಿರಸಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನ ೪ > 26-09-2019 0.00 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್‌. 

ಸರಕನ್ನಣ ರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ [ಗದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಗುನಗಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 4.96 496 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ। 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಡಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಜಡ್ಡಿಗದ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - 
ಉತ್ತರಕನ್ನಃ ಸಿ 'ರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ CM ಇ - 0.00 ಪ . 
15 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾ: ಕಡಮೆನೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 7.94 7.94 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ”. 
Sub Total 23.82 ಎ 0.00 


ಉಗ 'ನ 'ಯ ಪುರ ಖೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ 
1 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಸಿದ್ಧಾಪುರ RIDF-23 Ralth ತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ ಕ ಕೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟ 50.00 50.00 20-09-2019 20.00 0.00] ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
Samparka Kendra [ನಿರ್ಮಾಣ 
Sub Total 50.00| : 50.00} .... § 
ರಾವರ ಸತತವಾಗ 
ಹತರಕನಡ ಸದಾಮರ ಸುಂ ಭಾರಿ ಮ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಅಷಃ811/683:ಆರ್‌ ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ; 
2 ಸತ್ತೆರಕನ್ನ ಸದಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ | ಲ್ರಗದ್ದೆ ಮಜರೆಯ 20 ರಿಂದ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 75.00| '್ರಂಗಳೂರು ರಿ; 19-02-2020 75.00 0.001 04-01-2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಉರಕೆನಡ ದಾಷುರ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ. [ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಜಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಜಮಾಸ 300 ಮೀಟರ್‌ ಇದ್ದು ಗ್ರಾಅಪ:111/685:ಆರ್‌ ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
3 ತರೆಕನ್ನು ೬ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ | ಧ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 18.50 18.50| $0ಗಳೂರು ದಿ: 19-02-2020 18.50 0.001 [308-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ್‌ Wy ks - 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
Sub Total $3.50} 93.50 ಮ EE 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಮರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಬಳಮನೆ ಹೋಬಳಿಯ ಹೇರೂರು ನಲ್ಲಿ ರೈತ ಕ R 
ಆತೆ ದಾಮ: ತ್ರರಕನ್ಸಂ ಥ್ತ 09 
4 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 'ದ್ನಾಪುರ RKVY, RSK Bldg. [csr tog ಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 50.001 20-09-2019 38.00 0.00 ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
Sub Total 5000. 55000 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ / ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಜಗೋಡ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡ್ಲಮನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 
ದಿನಾಂಕ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೆಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 


— —_ - 
[ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಮರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಜಗೋಡ ಫಂಬಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಡ್ಲಮನೆ 
ಗ್ರಾ ಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕೇರಿ ಸಾಲೋನಿಯ ಆಣ್ಣಪ್ಪ ಈಶ್ವರೆ ಹಸ್ಸರ್‌ ಮನ್ನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಜಾನನ 

[ಬಂಗಾರಯ್ಯ ಹಸರ, ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಣ 


ಉನಿಸಕಇಕಾಮಯೂಭೂಸೌ:ಸಿಆರ್‌ 
05/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 25-06- 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕ 
ಅನುದಾನ ಜಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 


UNECE EE 


1 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ . | ಯಲ್ಲಾಪುರ 
l: 

7 ಇ 

" 


[ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಾಲೋನ ಜ್‌ಸಣಗಿ ಪಂಬಾಯತ ದೈಚಗೋಡ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಊರ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


03-06-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ; 
[03-05-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


್‌ ) EE 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಪ. ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ” ಹಿಶ್ನಸರ್‌ ಆನೆಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಐಡೀಕರಣ 
[ಣುಮಗಾರಿ ‘ ' 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 


ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳಿ 1 Rl vp 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಹದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ! ಖಾಸೆಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿತ್ನಸೆರ್‌ ಆನೆಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ; 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಸಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಖಡ್ಗೀಕರಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ pS 07-01-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆ [ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ: ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ” ದಂಡಗಿಸರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣವಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
- ಕುಮಗುರಿಗಳ ಪುನರ್‌ [ಜಡಿ ರಸೆ ಐಡೀಕರಣ " ” 07-01-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ರಚನೆ. ನವೀಕರಣ 
ಹಾಗೊ ಮನರ್‌ ನ M 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೋರಿಕೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 


ಕೆರೆಜಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಗು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
{Flood} 


~06-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


[ಯಲ್ಲಾಮರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಲಚಾಯಕ್‌ ಹಿಕ್ಷಸರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹಟಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತ 


pa ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
ಖಿಡೀಕರಣು A 


07-01-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


[ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ" ಹಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ಆವಾಡ ಗ್ರಾ ಮದ ಮಂಗ್ಯಾನಕೋವು 
ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
07-01-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


| [ಸಾರ 
11 
| ಯಲ್ಲಾಮರ 
1 

ನ 
7 


ಗಾವ : ಸತರಸನಡ ಇ 
ದ್ರ [ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಯಲ್ಲಾಪುರ 


[ಉಚಗೇರಿ-ಬಿಬ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಗೆಜದ್ದಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ವಾದಾಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2009-18ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಮುಖ್ಯಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ದಿನಾಂಕ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 
[me | 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
- ಅನುದಾನ 


ಜಿ.ಪಂ.ಅ/ಮುಮಂಗ್ರಾವಿ.ಯೋ/€ಣ- 
2/2019-20/39800: 27-01-2020 


ವಿಕಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
'ರಾಜೀವಾಡ 2ನೇ ಗೌಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Total 


° Yelfapur TalukToul 


ಜೆ.ಪರಿ.ಅ/ಮುಮಂಗ್ರಾವಿ.ಯೋ/Cಔ- 
2/2019-20/3980 ದಿ; 27-01-2020} 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2015-19 ನೇ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ / Fr ಇನಿ ಯೋಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ / ವಿಧಾನ ವರಿಷಶ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾನ್ವಯಲ್ಲಿ 'ಪೆರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರು ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ( ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
K ಉತರ ಸೋಡ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಸಾಲಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಾಲಗಾಂವ ಉರೊಳಗಿನ ಪ.ಚಾತಿ 30.00 ಉನಿಸಕಣಕಾ: ಮೂಧೂಸೌ:ಸಿಆರ್‌- 30.00 419 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅುತ್ತರಕನ್ನಂ ಮುಂಡಗೋಡ | $c works " 92:2018-19 ದಿನಾಂಕ: 04-01-2020 § ”” [ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಿದೆ. 
2018-19 ನಧನ ಹೋಜನ 7 ಪ್ರತ ಕಾಮೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಧಾ 1 ವಿಧಾನ ಪರಿಪ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರು ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ( ಯಲ್ಲಾಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮುರಿಡಗೋಡ 


$C works ” [Providing CC Road and Cross Drain for Nysargi Plot at Bachanaki Grama 
Panchayat in Mundgod Taluk. 


Sub Total 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮುಂಡಗೋಡ 


ಯೋಜನೆ 1 ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರಿಶಿಪ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


'ಉತ್ತರಕನ್ನೆಡ ಜಿಫ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಸಾಲಗಾಂವ ಗ್ರಾ ಮದ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 


ST works 


Sub Tota » - AN 


Mundged Taluk Toul 


ಪ್ಯಾಕೇದ್‌ -॥॥ 
> | id 


ಡೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಂಬಳೆ 
ಮನೆಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


2047-18ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ [ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಗೋಡಾ ಪಂಚಾಯತದ ದಿನಗಳಂಬ ಕಾಳಸಾಯ 
ಅಡಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮ್ಹಾರಾಡಾ ಗ್ರಾ ಮದ ರುಕ್ಸೀಣಿ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇ) [ಸುಢಾರಣಿ 


[ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿರಂಪಾಲಿ ಆಕೋರ್ಡಾ 


ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನಾಬಾಯಿ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


1.00 835 5acrifying ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಗ್ರಿ 
ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


15.00 6.75 


ಜಿಪವಕಅಕಾ:ಪ್ರ.ಕಾಃಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ:ಪ್ರಗಿ: 
ಸಿಆರ್‌-01:2018-19 ದಿಪಾಂಕ: 
03-01-2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


20.00] 20.00 


ಕನೀನಿನಿ/ಮ ಎಕಾನಿ 
ವೃತ್ತ!ಕ.ಇಂ.1/ಖಾನಾಪೂರ/KRID1/20 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
19-20/1434 Ot: 09-10-2019 


onl | | 
| oa ou] ~~ | uo] 00 ಮನಾಲಿ ಚೂರಾಗಿ | | 


[| | 


| 
I ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ams 
So - 


| 


| | ರಾ ಪ 


ಬ್ರ ಮ ಪಂಚಾಯತ; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿನೈಘಾಟ ಗ್ರಾ 


ಕೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌,ಎಲ್‌., 
ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 2017- 


[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2017- 


ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆ) 


'ಪ್ಯಾಕೇದ್‌ -॥1 


ಕೆ.ಎನ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌., 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅ) 
ವ್ಯಾಕೇದ್‌-॥ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇರ ಸಂಖೈ ಮತ್ತು 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


[ಜೋಲುಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಬೇತಿ ಗ್ರಾ 


ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದುಜೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ : ದೇಟಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ" ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಗೂ 
ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣಿ 


ಜೋಯಿಡಾ 'ಶಥಲೂಕಿನ ನಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಜನೆತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ 
ರಾಮಾ ಹರಿಜನ ಹಾಗೂ ಹನುಮವ್ವ ಅಜ್ಜಪ್ಪಾ ಜಲೀಮೊರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡೆ) ಕಾಲೋ; ನಿಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ETT EN EN 
SS NS ES NS NS ES 


NTT Mis 


LS 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 
[ಹಳಿಯಾಳ ಅಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್ತಿಯ ಅಂಡೇವಾಡಿ ಗ್ರಾ ಮದ 


ಗಕಿವೆೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 


ಜಮಲವ್ವ ಕೇಶವ ಲವಹೆಣಿ ಮನೆಯಿಂದ "ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಸಿಿಡಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪರಶುರಾಮ ನಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವೃತ್ತ/ತಿನಂಂ.1/ಬಾನಾಪೊರ/KRIDL/20 


19-20/1434 Ot: 09-10-2019 


[ಹಳಿಯಾಳ ಶಾಲೂಕಿನ ವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳೆಗಿನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬದಲು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2017- |ಭ್ರಡ್ಣೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು 


18ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಓ 
ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರುವ 


[ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದ್ರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
[ಬದಲು ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಗಂದು ಆಸೆಯು ಉ್ರವೇಗ್ನದ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ 
ರ ನಿರ್ಮಣ 


ಹಕ ಆಟಭಿಮಿಂತರರ್ಲು 


ಜರ್ಯ 
ಕೆಆರ್‌ ಏ.ಡಿಎಲ್‌.. ಕಾ: 
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l ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಟಕ್ಷರ್‌ ಡವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, 


ಕಾರವಾರ : ವಿಭಾಗ 
LAQ-521 ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ. ಘೋಟ್ಸೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ವರ್ಷ 2020-21 


NR pe ವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇರ ಸಂವ್ಯೆ 
be] [re | RG, ಸ ಪ ph ಸಟ 
2015-16ನೇ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ |ಮಖೇರಿ ಶೇಜ್ನೇಶ್ವರ ಹೌಸಿಂಗ ಕಾಲನಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸುಧಾರಣೆ 
ವಿಕಾಸ 


Sub Total 7.40 


NS NN 


ಕಾರವಾರ ದಿಂಡಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂತ್ರಿವಾಡ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜನವರ ಅಂತ್ಯ 
ಡಾ. ಅಕ್ಷಗಳ್ಲ 


py 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಬೇಕಾಡ ಅನುದಾನ 


ಆವರಣಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


7.40 7.40 25-06-2020 


wy 
© 
[3 


ನಾ T-T ಠಂಡ 
ಆಡಳಿಕಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದ್ದು, 


| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ. "|" ಕಾರವಾರ 
OS NN SN La 


ತ್ತರಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯತ ರಛೇರಿ ಹತ್ತಿ ಸಧಾಧವನ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 
2017-18ನೇ 


ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


01409-2020 


uN 
|ಕಠಸ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಂತ್ರಿವಾಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹ — ಸದರಿ 
[ಮುಹಡೇವವಾಡಾ ದುರ್ಗಾ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂಟದೇವ ಕೂಡು ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ [| -- ಸದೆ” 
Rn ವ್‌ 
ಸ 2800 ನ್‌ ವಾ 
hs SA Ts] ಸರಾಗ ವಾ ಪಾನ್‌ 
[ಮುದಗಾ ಪುಃಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ [| 00 | [ES -- ಸದರಿ 
SSE Ss a ee Tio EERE ವಾ 
[ಆಮದಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಬಾಯತ ಸಭಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ [i ನನಾ TIO ರಂದ 
[ಅಮದಲ್ಳಿ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಧುಧವನ ೮ಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. 11. [A 11.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೆಲಾಗುವುದು. 
[el 


ಗ್ರಾಪಂ 
ಮ/ಮುಗ್ರಾವಿಯೋ/2020 
21/74 ದಿಣಂಕ: 05- 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮಂತ್ರಿ ಗಾ ಮವಕಾಸ [ಮಾಜಾಳಿ ಪಿಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಚನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಓಂ ಪವಾರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು 1.875 


1.875 


07-2020 


ದಿನಾಂಕ: 11-06-2020 ರಂದು 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದ್ದು, 
(ಆನು: ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿವರ ಚೆಕ್‌ 

ನೆಂ: 000361 : 11-06-2020 } 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗ್ರಾಪಂಚೈಣೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ 
7.ಸಂ.ಕಾ/ಮು.ಗ್ರಾವಿಯೋ 
ಅಬಿ & ಪ್ರಅ/020 
ದಿನಾಂಕ: 11-06-2020 


[ಜನಶಾಪ್ಲಾಟ್‌ ಬೆಶ್ತಾಕುಲಾ ರವಿ ಮಾದಾಳಿಕರ್‌ ಮನೆಯುಂದ ದತ್ತು ಪೇಮಾ ಸೈಲ್‌ ಇವರ ಮನೆಗೆ 


10.00 


[ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಸೀಬರ್ಡ ಕಾಲನಿ ದಾವ್ರದ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2007-18ನೇ |ೇಟರ್ಡ್‌ ಕಾಲನಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು (ಪೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ - - 0.00 
ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾ ಮವಿಕಾಸ [ದೇವದಾಗ ರೋಡ್‌, ನರಸಿಂಹರಟ್ಟಾ ಶಿ: ನರಸಿಂಪ ಡೇಮ್ಯಾನ ಬರ್ಣೋದ್ಧಾರೆ ಮಾಡುವುದು (ಪೇವರ್ಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ, 


ಅಳವಡಿಸುವುದು) 
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ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕಾಮಃ ಸ 5 | ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಚೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


[ದೇವವಾಡಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ಕದಂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ | so | 


[ಮಾನಾವಾಡಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸೈರೋದಾ ರಾಣೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ |] 
[ಸುಧಾರಣೆ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[| 


es | 


ತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕದ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಾವತಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಮೆಟಲಿಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


[ಸಾವಂತವಾಡಾ ಅಮುಲ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಿಶಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ | 
ಚಿತ್ರಾಳುಲಾ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಜಾಯತ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಧವನ ನಿರ್ಮಾಣ (2200 | 01-09-2020 — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೌರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


2018-198 
ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ 
ಕಾರವಾರ ವಿಧಾನ 


ಕೆಎಲ್‌ಎಲ್‌ಎಡಿಎಸ್‌/ಸಿ 
ಆರ್‌-06/2020-21 
ದಿ: 03-07-2020 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಣುರಿ ಮೀನುಗಾರರ ಫೆಡರೇಕನ್‌ ಸಧಾಥಧವನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ 
ಪ್ರಡೇಾಭವೃದ್ಧಿ 
ಅನುದಾನದಡಿ 


nooo sf 7507 es is] 750 |] 


| - A Am 


452 13-05-2020 im ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Sub Total 


ದನಾಂಕ; 09-09-2020 ರಂದು 
ಅಡಳಿತಾತ್ಕರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಾಾ 
ಸ Kapa. Taluk Totals ಸ 


Oe 


2015-16ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ 


'ದೋಳಿ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬಡಕು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನಂ. 7) ರಲ್ಲಿ ಸಧಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಬೋಳೆ ಗಣಪತಿ ರಾಮಾ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಬೋಗಿ ನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 
[ನಿರ್ಮಾಣ 


Sub Total 


| sam | 2020 | ಾವಗಾರಿ ಮರ್ಣಗೊಂಂದ. | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಬೇಲೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ: ಬೇಲೇಕೇರಿ 


ಗ್ರಾಪಂ.ಬೇಲೇಕೇರಿ 
“ಪ.ಸಂ/2020-21 
ದಿನಾಂಕ: 23-04-2020. 


[ದೊಗ್ರಿಗದ್ದೆ ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಂತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯಕ ಮನೆ ಶನ ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ENE ಧಾಮಗಾಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, 


ಅಂಕೋಲಾ 


[ದೊಗಿಗದ್ದೆ ಮಹಾದೇವ ಮಾಣಿ ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 
೨.೩.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ” 


ಜಲಿಕೋಲಾ 


|ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ಬುಧವಂತ ಬಾನಾವಳಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ಸಣರ ಚಾಂದಾವಳಿಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.೩.ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂಕೋಲಾ 
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ಚಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ 'ಪಾರಿಡುರಂಗೆ ದುಗ್ಗಾ ದಾನಾವಳಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆರಶುರಾಮ ಹೇದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು 


ಸ.೩.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[ 
[2 


ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಲ್ಗುಣ ಜಾಂದಾವಳಿತರೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕ್ಕಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಳೇಕರ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 


|ಖಾರ್ವಿವಾಡಾ ಗಣಪತಿ ಡಿ ಜಾನಾವಳಿಕರ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಂತ ಮಾಳಸೇರರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿಹಿನಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಪೊಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ವಾಡಾ ಸುಧಾಕರ ಬುಧವಂಶ ಜಾಂದಾವಳಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಚೊಕ್ಕ | | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[4 
8 


[ed 
8 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


[ದಾನಾವಳಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ೩೨ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ K | ow | ಸದರ್‌ 
[ೊಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ವಾಡ್‌ ಸುನೀಲ್‌ ನೊಗಾ ಬಾವಾವಳಿಕರ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯುಂದ ಶಿವಾ ಶೇಖ ಸದರಿ 
[ದಾನಾವಳಕರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಖಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ 
[ಸೊೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ವಾಜಾ ಸಂಡೇರ ಗಣಪತಿ ಜೆಡ್ಡೇಕರ ಮನೆಯ ವಸ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ Fe 
[ದಾನಾವಳಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ೫ 


ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ: ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ: ಹಳೆವಳ್ಳಿ 


ಜಾನಂ/್ರಗ್ರಾಪಂ/ಹೋಂಗ್ರಿ! 
ಮಳಗಾಂ ಗಾಣಸೌಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4 4 2020-21/1 ದಿನಾಂಕ: 
21-04-2020. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


©e|e 
8/8 


ಮಾವ ಎವ 

es [ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೃಳಗಾಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಧಟ್ಟ ವಗೈರೆ ಮನೆಯಿಂದ 'ಠಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ pe MUR; ET 
ಹುಂಬರೀಕರಣ K y 

ಅಂಕೋಲಾ 2017-18ನೇ  [ಹಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಗಾಂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಣ ಬೃತತ್‌ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 3.00 3.00 --ಸೆದರಿ- 


« ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ: - [ಸಢವಲ್ಳ ಹೆದ್ದಾರಮನೆ ಕಾಸಿನಿಂಿದ ವರಿಬಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಸೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
Hea; ್ಲ ಹೆದ್ದಾಕಮೆನೆ ಣಗ ನ ಕಾಸ್‌ ಕಸೆ 


ಕಾಸ [ಹಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಳನಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ವಗೈರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ a NERO 
[ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1 


[ಹಳವಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ `ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿಸಮುಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂಡೆ ಸಂಣ್ಣು'ಸಿದ್ಧಿ ವಗೈರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


| 
f 
H 
a 
[8 
[] 
Fl 
[ 


-—- ಸೆದರಿ -- 


ಅಂಕೋಲಾ 


ಮರು: ಡಾಂಬರೀಕರಣ A | 
ನಕನಹ್ಮ ಸುದ್ದಾ ಸಿದ್ದಿ ವಿದೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ (ಶಾಂತೇಶರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


[ಪಳವಳ್ಳಿ ಗಪ್ಪತಿ ಕೊಡ್ಗದಿಂಡ ದೇವಮನೆ ಘಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ 


|ಹಳವಲ್ಳಿ ಕಟ್ಟೇಪಾಲ ಸೇತುಟೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ _ 
ಳವಳ್ಳಿ LEED 


ಅಂಕೋಲ -- ಸದೆರಿ -- 


FS 
@ 

' 

l 
x 

I 

[3 

Fl 

[ 


'ಅಂಕೋಲ್‌ ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನಾತಾನಷ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


5.00 --ಸೆದರಿ-- 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


i 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಅಲಗೇರಿ: ಗ್ರಾಮ: ಅಲಗೇರಿ 


ಅಂಕೋಲಾ 


§ 
8 
f 
4 
ps3 
[=] 
[i 


1 1 KE 
ಶ;.ದೇವಿದಾಸ ರೌಕು ನಾಯಕ ಇವರ'ಮನೆಯಿಂದ' ಜಿ ನಾಗರಾಜ ರಾಯ್ಕರ ಮನೆ ತನಕ ಸಾರ್ಪೆಜನಿಕ ನಂ.50/ಗ್ರಾಪಲ.ಅಲಗೇರಿ! 
ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Py ಅ.ಮಂ/2020-21 
ಬಿನಾಂಕ: 04-06-2020 
p SS [AS 

ಹಿ. ಮಂಜು ನಿಂಗು ಗೌಡ, ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ, ಕುಸ್ಸು ರಾಖಿ ಗೌಡ ಮನೆಯೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
[ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' ¥ 

ತೀ. ಮಜಾದೇವ ಧಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ. ಈಕೃರ' ದೇವಸ್ಳುವದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
[ಗಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ FF 


ದಿನಾಂಕ: 04-06-2020 ರಂದು 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದ್ದು. 
ಸದರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 16-07- 
2020 ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


-- ಸದರಿ -- 


~~ ಸದರಿ -- 
2017-18ನೇ 


ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ [ಶ್ರೀ ಚೈವಂತ ನಾರಾಯೆಣ!ನಾಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಧರತ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ [ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಸ್ತಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Kk 
ವಿಕಾಸ 'ವಿಂಡುಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳದ ಪತ್ತಿರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಕೋಪ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ "ಕೆಳಗೆ ಇಆಯಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶೀ. ಸುರೇಶ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂಡ ಶ್ರೀ. ಹೊಲೆಯಟರ ದೇವಸ್ಥಾನರವರೆಗೆ 
[ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಣ್ಣ ಅಲಗೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಹಾದೇಜ ಬೇಪಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂಕೋಲಾ - ಸದೆರಿ 


ಅಂಕೋಲಾ ( 
ದಿನಾಂಕ; 30-05-2020 ಅನುದಾನ 
ಅರ್‌.ಟಿ.ಜೆ.ಎಸ್‌. ಮೂಲಕ ರೂ.30.00 
ಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ದಿನಾಂಕ: 
30-06-2020 ರಂದು ಸದರಿ 


ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


— ಸದರಿ 


-- ದರಿ -- 
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re 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕ್ರಸಂ ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ § ವೆ: 
Fl ನ ವ ಅನುಬಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಜ್ಜ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಲಾರ್‌ NS CS 
29] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ [ಹೊಲೆವೇಟರ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -- ಸದರಿ 
y ನಃ ಯು ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ 
NE AO ಶೀ. ಆನಂದು ಗಾಂವಕರ ಮನೆಯ ಹೆತ್ತಿರದಿಂದ ಸರ್ಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೇರಿ ತನಕ ER 
ಸ್‌ [ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ೋ. ೇಶ ನಾಯ y 'ವಕರ ಸನಕ ೇ 
30] ಉತರಕನಡ bi ಕ್ರೀ. ಮಂಗೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ ಗಾಂವಕರ ಮನೆ ಕನಕ ಸಾರ್ವನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಜಾ 
ಾ [ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
_ ಅಲಗೇರಿ ಜನತಾ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋವಿ ಶ್ರೀ. ಮುಕುಂದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಚೆಂದ್ರ 
31]  ಉತ್ತರಕನ್ನಃ ೋಬ್‌ EN ಸ § rl = -- ಸದರಿ -- . 
ತ್ವರಕನ್ನಡ A |ಸಾತುಮನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ § lb. ಬಿಂದ್ಯಾಸ್‌ಮೆಂಟ "ಕಾಮಗಾರಿ "ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
L 3 
32| ಉತರಕನಡ ಪೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಜನಶಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ವರೆಗೆ ಹೋಮಖಷ್ಯಪ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ. ಜನಿಕ fh ld She. 
- £ ಎರಡು ಕಣೆ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
§ R ದನಾಂಕ 2020 ರಂದು ಇಡ್‌ಾತ್ಮ್‌ 
33] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ [ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆಗೇರ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -- ಸದರಿ -- [ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ: 16-07-2020 ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
14] ಉತರಕನಡ Mu ಸಣ್ಣ ಅಲಗೇರಿ ಶ್ರೀ. ಹಮ್ಮಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ. 339 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ ಹರ 
ಹ [ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ 
35] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ RR ಹಾ ಗ 'ಥಾಮ್ಲ್ಸೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಉದಯ ಪೆಡ್ನೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ SATE CL dics 
ಸಿಮಂಲ ರಸ್ತ. ನಿರ್ಮಾಣಿ 2020 ಅನುದಾನ ಆರ್‌.ಟಿ.ಜೆ.ಎಸ್‌. ಮದಲಕ 
36] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ "ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ —— ಸದರಿ - [ರೂ.40.0೦ ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ) 
5 Ul lnmas aims. 
SubTnal,, , 2. 
23 Rall ೨ H ಛ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂ! ಶೈತ ಸೆಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ 
ATE ಸ RIDF-23 Raith [ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ರ 
ತ್ತರಕನ್ನ್ಯ kA samparka Kendra [ದ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಳಾ ಬದಲಾಗಿ) 2೦.೦೦ 06965202 10:00 30.00 $ಿಂತ್‌ ಮಟ್ಟ 
SubTotal Wy RE 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಗೋಣ ಗ್ರಾಮಾ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಷ ಹೆಕ್ರೆ ಗ್ರಾ ಪದ ಸನಂ ಬ 
38 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ 5ನೇ ಹಂಕಡ ಸುಗ್ರಾ | ಕಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ 4.28 09-09-2020 428 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಂಕಾವಾ ಕಾಮೂನ ಪಾನಗೆ ಗಾನ ಪಾರಾ ವ್ಯಾ್ತಹ ವಾರ ನಾಷಾರಕನ್ಸ ಸನ್ಸ್‌ 
39 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲಾ 5ನೇ ಹಂತರ ಸುಗ್ರಾ [ಮಿಂಟ್‌ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 12.95 12.95 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1 sd a [ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಹಿಣಿ ಕಲಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ 4660 ಎ |ಗರಪೆಗ26/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ೧02 
ನ: ಕುಲ [ಹೆಗಡೆ ಜನಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ) 0 ದಿನಾಂಕ: 12-08-2020 la ಸ್ರಾಂಭಿಸಲಾಗುವುದು: 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಬೇಲೆಹಿತ್ತಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ p ಕ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ಧಃ ರ ಹ 
2 ಉತ್ಸರಕನ್ನಡೆ ಕುಮಟಾ |[ಕ್ಕಿಶೀ ((ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ವಾಲಗಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ತಲಗೋಡ ಜನಾರ್ಧನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಜ್ಛೆಮನೆವರೆಗೆ 10.00 -- ಸದರಿ -- 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.” 
(Non Flood) ರಡಿ [ರಸ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ) 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆಯ 
ಭಟ ಹೊನ್ನಾವರ ಮೆಟಾ ಕಾಲೂಕಿನ ವಾಲಗಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಠ್‌ ಕಲಗೋಡ ಜನಾರ್ಧನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಬೆ ಸ 
3 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ನಿಧುನಸಭಾ ಕವದ |ನುನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಕಡಕೋಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಕ್ಕಾರ ಬಟ್ಟೆ 10.00 -- ಸದರಿ -- 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. - 
'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಡಲಾಗಿ)) 
ಮ್ಥಾಹಿಯಿ ಗಾಮೀಣ 


pe 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಯಣಿ ಪಂಬಾಯರ್‌ ಮೂಡಗಳೇರಿ ತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (ಕುಮಟಾ ಕಾಲೂಕು ಬರ್ಗಿ 
[ಪಂಬಾಯತೆ ಬರ್ಗಿ ಪೆಟಗಾರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ದೆದಲಾಗ)ಿ * «೬ 


ವ WE ee 


ನಿರ್ಮಾಣ "ಹಪಲಸಗಟ್ಡ ಗ್ರ ಮ ಪೆಂಜಾಯತ ಕಡ್ಲೆ ನಂ ಅಂಗಸವಾಡಿ sup ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ') 


11 
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ee 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ಅಂದಾಜು ಮೊ: 13 
ರವಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಗ್ರಾಅವಗ42/Bರ್‌ಆರ್‌ಸಿ೧೦ 
20 O: 01-01-202 


10-05- | oe | 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕುಮಟಾ ಕಾಲೂಕು ಬರ್ಗಿ ಪಂಬಾಯತ 
ಬರ್ಗಿ ಪಟಗಾರಕೆದಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಿ.ಆರ್‌ .ಇ.ಡಿ.ಯಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


isc i Sci 


ಕಾಮಿ ಮೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ / ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಷೆಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಟ್ಕಳ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ 


i ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


2 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 


ಹೊನ್ನಾವರ 


SC works 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಟೋಣಿ ಪಂಬಾಯತ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಗಣಪತಿ ಕನ್ಯಾ ಹಳ್ಳೀರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಪಠಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದ್ರಗಿ ಪಂಬಾಯಶ ಸಂಶಿ ಜ್ವಿದ್‌ ನಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ,ಸ.ಹ.ರಸ್ತೆ 


ಉನಿಸಕಇಕಾ:ಪ್ರಕಾ:ಸಿಆ 
ರ್‌-22/2019-20 
ದಿನಾಂಕ: 29-06- 
2020. 


ೈಪಠಿಶಿಪ್ಟ ಚಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ "ನಿರ್ಮಾಣ 


sor fue | ws | ಇಂಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗಂಡಿೆ 


20.00 


[ಹೂನ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಬಾಯತ ಹಿರೇದೈಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಮುಕ್ರಿ ಮನೆಗೆ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
3] ಅಕಷ $C works [ಗುವ ಮೇಲಿನಕೇರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ದಾತಿ ಕೇರಿಗೆ ಸಿಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 ಸದರಿ 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಂಗಡಿ ಪಂಜಾಯತ ಮೇಲಿನ ಅಳ್ಳಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಗಂಕ ವೈ ನಿಂದ 
4] ಅಾತರರನಡ SC works Jace son ದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಥಿ ಗಾನಾನ ಅಳ ಸೈಸ್‌ 5.00 
ತ ಗಾ 
s| seas sc works [ನನರ ಶಾಲಕಿನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಪಂಬಾಯತ ಹರುಣಿಕೀರಿಯಿಂದ ಕೇಶವ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ 60 ಸದರಿ -- 


Sub-Total. po 


| 0 | i | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸಿದ ಅಸುಜಾನಡಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಶ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಂಗಡಗಳಾದ ದ್ಧಿ. ಮಲೆಕುಡಿಯಾ, ಸೋಲಿಗ, ಎರವ ಮತ್ತು ಡೋಗ್ಲಿಗರೆಶಿಯಾ 
ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ’ 


ST works 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡೊಂಗ್ರಿಗೇರಾನಿಯಾ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 05 ನಂ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


1 ಉತ್ತರಂನ್ನಡ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪಬ್ಮಿಕ್‌ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಮೂಲಧೂತ 

ಸೌರರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ 


Sub Yotal 


nnavar,Taluk Total f 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ೆಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೆರ್ನಮಸ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದುರೆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುವುದು 


Sub Tota! 


ಜೆವವಕಅಕಾ:ಮೂದೂಸೌ: 
ಸಿಆರ್‌ 0೬2013-14 
ದಿನಾಂಕ; 12-06-2020 


10.50 14-10-2020 


10.50 000 


ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ! ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಧಾನೆ ಸಭಾ / ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂ. ಶೈ ಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 


ದೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗ್‌ 


"2019-208 
ಸಾಲಿಗೆ 14ನೇ. 


! 4 
I ಜಣನು 


Constn. st Giarhaipanchavat Sabha Bhavan Bldg. a Kaikini in 
i | Bhatkal Taluk, Preamp " ( el } 
Hl 
{ 


| ಯೋಜನೆ: [me ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿದ (ಭಾರಿ ಮಳೆ 
ik H 


ಉತ್ತರಕನ್ಕಿಡ ಜಿಳ್ಳೆಯೆ ಸ ಸಿದ್ದಾಮರ ಹಾಯೊಕಿನ ಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ 'ಫ್ಯಾ್ರಿಯ ತರಳಿ 
ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಭೀರ ಕ ಸ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4 


pa‘ 


ft 


ಪತರ್‌ 
ಮಾನ್ಯ ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ | 
ಸಿಡಸೈರು, ರವರೆ , [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಗದ್ದಾುರ ಪಾಲೂಕಿನ ಕೋಲ್ಯಳ್ಕ ಗಾನ ಹಂಬಾಯರ ಧಾಜ್ತಿಯ ಬಸರಿಮನೆ 
ಸಂಸತ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಳೆಗೆ. ಕಾಲುಸಂಕ ನಿಮಾಣ H [ 3% A 
ಸ್ಥಳೀಯ 3 ಲ 
- ಪ್ರೆಜೇಶಾಭವದ್ಧ ದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಯ - 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಬಾಕಿ ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಮತ್ತು ದಿಣಾಂಕ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 


ಉನಿಸಕಇಕಾ:ಪ್ರಕಾ:ಆ 


'ಪ್ರಕಾ:ಸಿಆ 
ರ್‌-22/2019-20 
ದಿನಾಂಕ: 29-06- 

2020. 


ee 
A 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


N ENE RR le | ಸಾಸಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಲಳಲಾಗುವುದು 
೩ 


| “nes Hi] * 
Wires Er Same 
ಹನನ ಸಾತಾಜಿನಟ ಸ ನಾಗನ ನರ್ನ್‌ನಂಡವವ 


ದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ Re: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪುನ ರ್‌ ರಚನೆ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ (೯1೦೦ರ) 
| ° ಇ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ: 


02-1-2020 ರಂದು 
ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸರಾಗುವ್ರದು. 
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“sub cual. . 


ಗಾನಾ ಪಂಚಾಯತ: ಮಾಳಾ, 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಸ 2 ಮ ಸ « ವೆ ತಕ ಪ್ರಗತಿ 
[ಕಸಂ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ದಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಜ್ಜ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
4 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಕಂಪ್ಲಿ (ಮಂಚಿಕೇರಿ) ಗ್ರಾಮ: ಕಂಪ್ಲಿ (ಮಂಚಿಕೇರಿ) 
2017-18ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಿ | ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಸನಗರದ ಎಸ್‌.ಹಿ/ಎಸ್‌4 ' 
ರು: ಪ ತಿ ೦್ಲಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಶ್ರಿದುರ್ಣಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟ Nuk 6.29 15 ಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ . 
| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಂತ್ರ ಗಾನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭೋವಿವಡ್ಗರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಮೇಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ) 18.50 - 12.21 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಎಕಾ ಸೇ ಣಿ ಸ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
. Tal A ME 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಕುಂದರಗಿ, ಗ್ರಾಮ: ಉಚಗೇರಿ 
ಕು.ಗ್ರಾಪಂ.ಕ್ಯಸಂ/ಗ್ರಾವಿ.ಂೆ 
, ಯುಲಾಹರ [ಉಚಗೇರಿ ದೇವಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಚೆಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿನ 950 ಗಾಜಂ ಕೈಲು 450 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 
- # ಾದಾಚಾ ಇ § K 'ಸಲಾಗುವುದು. 
[ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಮುಂಗ020-21/02 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವು 
0: 12-06-2020 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋ ಕೊಪ್ಪ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಬುಸ್ತಾಕ ಸಿರ್ಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ . 210 0.00 
1] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ ಕಲಕೊಪ್ಪ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಕ ಸಿರ್ಸಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 210 210 ಪಂತರ ಾಗಿ. 
2017-18ನೇ 
ಬು. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
2 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ | ಸೌಲನ ಮುಖ್ಯ [್ರುಸ್ಟಾಕ ಸಿರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಯಾಖಾನ ಪಠಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.50 450 [ny aKRDy2020-| 450 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
ಶ್ರರಕನ್ನಃ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ B ಸ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಎಡ 21 ದಿ: 26-06-2020 | ವ 
ವಿಕಾಃ ಕಾಮಗಾಃ ರ್ಣ 
3] ತ್ತರಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹನ್ನಂತ ಪನ್ನಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಜೇರ ರಾಣೋಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 490 490 490 0.00 ತಾಗಿ 
ಇವ ಕರಗ ಹೋಗುವ ರಸಯಾಡ ಗಂಗಷ್ಪ ನಮಾ FY 
RS ತಲಕೊಪ್ಪ ಕರನ ತೋಗುವ ರಸ್ತಮಂದ ಗಂಗವ್ವ ಪನ್ನಂತಪ್ಪ ಪರಬನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಹ ರಸ್ತೆ | ಗಾ ೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಯ 
ತನಕನ್ನಃ ನಿರ್ಮಾಣ - ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸವ್‌ ನ y ನ ಹೂಸ ಜಾ 
5 ಉತರಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ೀ ಸ್ಟೇ 400 400 400 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ತಲಕನ್ನಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ - ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
Sub Total 1725 | 17.25 . 0:00. ; 8 H 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ಯೌಪ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಯಲ್ಲಾಪುರ -ಮುಂಡಗೋಡ-ಬನವಾಸಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಟ್ರಿಯಡಿ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಂಗ್ತಿಗರಾಸಿಯಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜಿಪವಕಲಕಾ:ಪ್ರಕಾಃಟೆಎಸ್‌ 
Ko! hd ನ 0 ariಗying ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
5] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 1 ಮುಂಡಗೋಡ | ಎಸ್‌ಚಿಕಾಮಗಾರಿ [ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಗಳಾ ರಾಜೇಶ ಗೋಸಾವಿ ರದರ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ಕಾಬಾಯಿ ಡೊಂಗ್ರಿ 10.00 5.00 ಪ್ರಗತಿ: ಸಿಆರ್‌ 050 5,00 
[ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0:2018-19 ದಿನಾಂಕ: ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
01-08-2020. 


SubTotal, _ 


ಭಡಳಿತಾತ್ಕು ದಲೂ ಆಡೇರ 


ಹರಿಯಾಳ ನನ ಗರಡೊಳ್ಳಿ ಸಲ್ಪ: ಗ್ಯಾಮಿಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ರ್ಯಗಂಗೆ ಂ್ರಟಳರಕಾ ಐರೆಯ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಬಮೂಳ್ಳಿ ವಾಡಾ ರನ್ಗೆ ನಿರಾ 


ed 


twision 
Karwar - DivIS:on, 


Karwaf. 


~ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ರೌಸ್ವಕ್ಷರ್‌ ಡವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, 
ಕಾರವಾರ : ವಿಭಾಗ . 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಜನವರಿ -2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
( ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) 


ಜಿಪಂಆ/ಲೋಕೋ(ಲೆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ 
3054/ಯೋಜನೆ/೧01-18 ದಿನಾಂಕ: 27-08 


ಫೆ 
14 
& 
3 
“p 
KC} 
i 
ಸ 
1% 
[1 
I 
a: 
18 


Em ನರ ಮಂಟಿಕೆರಿಯ ಜನತಾ" ಕಾಛೋನಿಯ' ಗೌರಿ ಉಮಾ ಪಟಗಾರ ಇವರ 
[ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಕರ, ಮೂಯರಾ ನಾಯ್ಯ ಇವರ ಮಹೆವರೆಗೆ 'ಗನರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


&—- 


ಜಿಪಂ:ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುಗ್ರಾಯೋ:ಸಿಆರ್‌ -9:2017-18 
ದಿ: 06-12-2018 


ವ ನನಾನಾರಾನವನಾ ನ ಕಾವ ಇವಾ - 


ಮಾಗೆಫೀಡ ರೆಯ! ವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮೌಣ 


ಕಂಥ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ: ಮಾವ ದನತಾ ನಾಯೋ ಜರೀನಾ" ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸಲಾರಿ ಶೇಕ್‌' ಇವರ 
[ಮನೆಯೆಂದ (ಮಾಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಡಿಪಾಳ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ: ಸಿಮೆಂಟ್‌ 


py 


YR ಗಾಮಡ ಮೆಂಚಿಕೇರಿಯ ಜನಕಾ 'ಕಾಲೋನಿಯ'ಕಮಲಾಕರ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಯ" 
(ಮಾಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಗಪ್ಪ ಆಅಬಾರಿ ವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ಭಜನಿಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 


> 4 f 


ಕರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಶಠಿಗಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಯ. ಇವರೆ 2 
ಗೊ! 


[ಮನೆಯಂದ ಕೃಷ್ಣರೊಮುಚಂದ್ರ ಆಚಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


_. ' ಬಿಡುಗಣಿಯಾದ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ಚೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 
೨ ುಂಚಿಕೇರಿಯ ಜ: ಇಲೋನಿಯ ಪ ನಬ ಮನೆ: ನ 
7 ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ಜನತಾ ಕಾ "ನಿಯ ಮಮ್ಮದ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಯಲಾಪುರ _-ಸದರಿ- 220 2593 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಂಗಾರಬಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ |, - " " 
ಯು ಸ ಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. R 
R ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚೆಕೇರಿಯ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಲ್ಲಾಪುರ --ಸದರಿ-- 6.00 0.61 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ - 
ಣು ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ಹಾಸಣಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಾರ್ವಜನಿ ¥ 
9 We ಗಾನದ ಮಲಚಿಕೇರಿಯ ಹಾಸಣಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸದರಿ 400 8.635 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ > * - 
'ಮದ ಮಂಚೆಕೇರಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ನರಸಿಂಹ ಹಂಗಾರಬಾಳಿ ಇವರ PR 
” ಪಾಬೀ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ -ಸದರಿ-- 220 1-783 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಸಿ-ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಹುರಾ ಬುಡನಸಾಬ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
i ಸಾರ್ಲಜನಿಕ ಮಿಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6 i ಯಲ್ಲಾಪುರ -ಸದರಿ-- 5.00 4.581 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಸಿ-ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ 
2 ಥ್ಲಿ ಗ್ರಾ: pi ದ್‌ ರಸ್ತ ಫಿ; 4 ಯಲ್ಲಾಪ: --ಸದರಿ-- 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸ 250 
ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಯಮುನಾ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ಬೋವಿವಡ್ಡರ > 
13 |ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಬುನ್ನಿಸಾ ಅಬ್ಬುಲ್‌ಕರಿಂ ಶೇಖ ಮನೆಪರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ --ಸದರಿ-- 6.00 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ನಿರ್ಮಾಣ . 5.05 19.05 ಸಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು 
14 [ಕಂಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ --ಸದರಿ-- 6.60 
ಕಂಪ್ಲಿ ಗಾಮದ ಸಂಕೆ ಮಾರುಕಟೆಯಿಂದ (ವಿನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿ)ಯಿಂದ (ಹೋರೆಸ್ತು ಆಫೀಸ್‌ 
15 ಹ್ಹಿ ಗ್ರಾ Kl ಸು ರುಲ್ಲಾಪ: --ಸದರಿ-- 
ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸದರಿ 9.00 
ಒಟ್ಟು (1) 80.00 65.87 60.82 19.05 
ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ: ಪಾಳಾ, ಗ್ರಾಮ: ಪಾಳಾ 
16 [Providing C.C Road from Basan Gowdru House to Akbar Sab Uppin House | ್ರ್ಹುಂಡಗೋಟ |ನನ೦:ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುಗ್ರಾಯೋಫೀಲರ್‌-೨:2017-18 10.00 1033 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Paala Grama at Paala G.P in Mundgod Tq ದಿನಾಂಕ: 28-12-2018. - fj 
7 Providing CTRoad at Paala Gram from Kalamsaab Hattimane House to ಮುಂಡಗೋಡ ಎ-ಸದರಿ-- 2.50 2.990 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Neelavva Naik House at Paala G.P in Mundgod Tq 28.53 
18 [Providing C.C Road at Paala Gram from Vinayak Kalagatagi House to ಮುಂಡಗೋಡ ಎ-ಸದರಿ-- 5.00 ” 5,220 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Shankar Gowda Patil house at Paala G.P in Mundgod Tg 
9 [Providing C.C Road at Paala Gram from Aregoppa Road to Ghanisaab Mulla | ಮ್ರುಂಡಗೋಡ --ಸದರಿ-- 400 543 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
House at Paala G.P in Mundgod Tg _ 
20 [Providing C.C Road at Paala Gram from Mahantayya Hiremata House to ಮುಂಡಗೋಡ --ಸೆದರಿ-- 5.00 4.560 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Shekappa Koti house at Paala G.P in Mundgod Tq 
ಒಟ್ಟು (2) 26.50 28.53 28.53 0.00} 
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ಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವರು, 


ಸಲಯಿವರಿಬಧಿದೃದ್ಧಿಃ ಮೊರ್ಣಗಿೂ 
ಬುಮಗಬು ಮೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
ಮುಮಲಡ್ರದಿಯೊೋಾರಆಆ/0 3005 - 


1% nas: 24-0-2005 
ಸಬಂಧ್ಥಿಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದಮಂಡೌ ಬ್ರ ಹ ಇಂದ್‌ ನಮ್ಮಾಣ ನ 


|ದಣಗಪಳ್ಳಿ 


ರೇಲಟ್ಲಿಯಂದ ಹೆಮಾತಿ ಟಿಗೆ ಕಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ ಗ್ಯಾವಂಬSRON A R70 


ಕಾವಾಗಾರಿ ಪೂಗಗೂಂಡಿದೆ 


208 ¥ 3೪ಮಗಾರಿ ಪಮೂಣಗಗೊ4ಂಡಿರ 
ಸಾವಿನಾಪನನ್ಯ 
ಮುಖುಂಗ್ರಾವಿಯೆಂ/೦೮ಆ/CR-3/206- 4 y ಐರುಗಯಿ ಪ್ರಾಂಧನಲಭಬ್ರದಾ 
19 Oಾez 24-12-208 


ಕರ್ನಾಟ್ಟ 


ಕ್ಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಪಕ್ಷರ್‌ ಡವಲಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಮಿಟೆಡ್‌., 


ಕಾರವಾರ : ವಿಭಾಗ 


2019-20ನೇ ಸರಗ ವಹಿಸದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ 


ಉಮೆಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


ಷಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054’ TF ೇಂಂು, ತ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಇಳ 


ಹೂನಾದರ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ ಫೆಂಚಾಯಶ್‌ ಕೊಳಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ಖೋರೆಗೆ (ಗೌಡರಕೇರಿ) 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 


ಹೊನ್ನಾವರ ಶಾಲೂಕಿನ ಕೆಳಗಿನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗುಣವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
[ಪಕ್ಕಲಕೇೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಎಚ್‌,ಎಮ್‌. ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಿನ್ನೂರು ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಶಲಗೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲುಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ, 

[ಹೊನ್ನಾಃ ದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಗೋಡು pen ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹೊಸಪಟ್ಟಿಣ್ಣ' ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ" 4 
ಿಛಾಭಹಿನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

[ಸೊೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹೈಗುಂದದಿಂಥ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
[ಹೊನ್ನಾನರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೆಂತವಾಡಿ ಗ್ರಾಡು ಪಂಚಾಯಶ್‌ ಹೆರಾಲಿ ಕಲ್ಗಳ್ಳಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ' 
ಸುಧಾರಣ" 


| 


f 
7 
I 
4 
| 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ್ಯೆ ಮತ್ತು 
ದಿನಾಂಕ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ 
ಅನುದಾನ ಆ 


5 ಧ್ಯ "ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಾನ್‌ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 18-09- 

2019 


ಧಟ್ಕಳ್ಳ ಈ ಫಾಲೂಕಿನ ಬೇಂಗ್ರೆ ಪಂಚಾಯತೆದ' ಕೋಕ್ತಿ ಎಳ್ಳಿಮರದಿಂದ ಜಗದೇಶ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರಗೆ ‘ 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ, R 


'ಧಟ್ಟಳು ತಾಲೂಕಿನ" ಮುಂಡಳ್ಳಿ: ಾಾಷಾಡ ನಡಗದ್ಧಮಾಂದ ಜೋಗಿಮೆನೆಯವರೆಗೆ ಠಾ 
ಸುಧಾರಣೆ! 


ಹೋಗುವ ರ ಇವ 
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ಜನವರಿ -2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
( ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ) 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 


ಪಂ.ಅ.ಅ.. ಗ್ರಾಪಂ. ಜಲವಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ 
ದಿ: 07-07-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 301 
06-2020 ರಂದು ಹಪ್ತಾಂಶರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 25 
09-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 28 
09-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

'ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 06 
08-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


'ಮ ರು ಲೂಕು ಲದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆ: '3ಕ ಪ್ರಗೂ 
ತಿಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂ ದಿಸಾಂಕ “ - ಅನುದಾನ ಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗ 
ಹೊನ್ನಾವರ ಡರ 
N 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 29. 
1 ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಧನಕರ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 25.00 - 08-2020 ರಂದು ಹಸಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
"ಸುಧಾರಣೆ 25.00 25.90 K K 
pus 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 18- 
!5 . 25.00 " 08-2020 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಸ್ತವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಕಳ 25.00 25.00 
16 [ಭಟ್ಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ-2 ಪಂಚಾಯತದ ಕೊಡ್ಗುಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಟಳ — ಸದರಿ 25.00 25.00 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ಸದರಿ- ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
17 25.00 0.00 ದಿ: 06-08-2020 ರಂದು 
ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಟಿ ಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" ಭಟ್ಟಳ IN « 25.00 25.00 * ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
18 [ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಕಳ — ಸದರ 25.00 25.00 ” 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 [ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳೆ ಸಂಚಾಯತದ ಬೇಲೆಹದ್ಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಟಳ -- ಸದರಿ- 25.00 25.00 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
R ‘ ಡರ - 
20 |ಭಟ್ಸಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ-1 ಪಂಚಾಯತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನರೇಕುಳಿಗೆ 4 25.00 90.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೋಗುವ "ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಕಳ 25.00 25.00 
MU ರ ಇ ee 
2. [ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ-। ಪಂಚಾಯತದ ನ್ಯಾಸನಲ್‌ ಕಾಲಯೋನಿಯಿಂದ ತುದಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 15.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಕಳ 15.00 15.00 * 
KF py W ಅಗೋ ೭ -—— ಸದರಿ 
22 ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ ಪಂಚಾಯತದ ತಲಗೋಡ ಕೋಟಿಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಕಳ 10.00 10.00 - 
23 [ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತದ ಬೇಟ್ಕೂರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಟ್ಟಳ -— ಸದರಿ 25,00 25.00 25.00 0.00 | ಾಷಗಾಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಟಳ ತಾಲ ಆ 7 4 ಈ: *ಡಿಮೂಲ -—— ಸದರಿ 
24 |W ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶೇಡಿಮೂಲೆಗೆ 25.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - ಭಟ್ಕಳ 25.00 25.00 
೫ ತಾಲೂಕಿನ ¢ y ಲೇ: -— ಸದರಿ 
25 [ಟಿಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಸವಿಲೇವಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ” 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಾಮಧಾರಿ ನಾಯ್ಕರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, \ ಭಟ್ಕಳ 10.00 10.00] 
— 
Total (1) , 600.00 600.00 575.00 0.00 
ಯೋಜನೆ : ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 (Non Flood) ರಡಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ - ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಅಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯೆತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಣ-ಬಂಡಿವಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುಮಟಾ 35.00 35.00 ; 
| ಗ್ರಾಅಪ:97:ಆರ್‌ಆಡ್‌ಸಿ:2019,ಬೆಂಗಳ 000 ಫಾರ್ಮೇಶನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಏರು ದಿನಾಂಕ: 03-10-2019. 6.00 4 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
Asphalt ರಸ್ತೆ ಯಾಗಿರುವುದಿರಂದ 
2 > 0.00 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ -2021 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾ.ಹೆ. 66 ರಿಂದ ದುಗ್ಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊನ್ನಾವರ -- ಸದರಿ - 50.00 50.00 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
K ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
3 ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಸಾಲಕೋಡ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೆಣ್ಣೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾನಖಾನ ರಸ್ತೆ 25.00 0.00 ದಿ: 05-11-2020 ರಂದು 
ಸುಧಾರಣೆ ಹೊನ್ನಾವರ -— ಸದರಿ - \ 25.00 25.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಗೋಕರ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕುಡ್ಡೆ ಬೀಚ್‌ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್‌ ಕಾಟೇಜ್‌ ಕುಮಟಾ | 
4 ಢ್ಲೆ ಬೀಚ ್ಸಿರಾಡ್ಯಸ್‌ . . 
:[ಹಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಡು 40.00 40.00 40.00 9.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
5 [ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕಲಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಳ್ವೇಕೋಡಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುಮಟಾ —— ಸದರಿ 40.00 40.00 40.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ಕಾಮಟಾ 
6 - K 30.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಮಿರ್ಜಾನ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಮನಗರ ಕಬಗಾಲಜಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ -- ಸದರಿ - 30.00 30.00|- RN 
ಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಪಂಜಾ R _ ಧಾ F ಕಾವಾಣಾ —— - . 
7 |ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹೆಗಡೆ ಕಾನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ K § 10.00 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ೫ 
ಸುಧಾರಣೆ -- ಸದರಿ -- 10.00 10,00] - , 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ದಿನಾಂಕ » ಬೇಕಾದ ಅನುಬಾನ 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 


fl R 
[ 5 [ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ. ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹೆಗಡೆ ಕಣ್ಣಿರಕುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ‘ * 4 4 F ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ” 


[XD ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ವ್‌. Nc ' .. 
ನನರ ತಲಾನ್‌ನಾಂನ ಪನಾಮ ನನ ಗ್ಲದಾ ಪ್ರಪಾತ ಮ ; Boo Hans sarees 


[ಹಂಸಸ್ಟೆದರ ತಾಲೂಕು ನವೀಲಗೋಣ ಪಂಚಾಯತ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಳವೆ 
[ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


> 


[ A A - MS 4 4 
"ಯೋಧಭನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಥದಂಡ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪು: 
¥ KN _ 4 ಲ py ] - 
\ 4+ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (Flood) 


4 

EE - ಧ್‌ ಇ 
ಯಲ್ಲಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಸಯತ ಬೈಚಗೋಡ್‌ ಮುಖ್ಯ'ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ | 
ಊರ ಈಸ ಖಡೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


li 
ಗ್ರಾಅಪ॥11/476: 
ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 
| * 13-12-2019 
MN H OK K 
ಯಲ್ಲಾಮರ ಶಾಲೂಕಿಸೆ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ” ಹಿಶ್ನಸರ್‌ ಆನೆಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
i "| 
ಯಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ” ಹಿತ್ನಸರ್‌ ಅಸೆಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಾಸಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ" 
ಖಡಿಳಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
j 


(ಯಲ್ಗಿಷುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ದಂಡಗಿಸರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣವಳ್ಳಿ ಜಡಿ 
ರಸೆ ಖಡೀಕರಣ 
t 


1 
[ಯಲ್ಲಾನುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೋರಿಕೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಜಡ್ಡಿ 
f ಡ 
ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ 
ಸ್ತ್ರ 
[ _ 
(ಯದ್ಗೆರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿಶ್ನಸರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹಟಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
ಖಡೀೀಕರಣ 
1 


A i 
[ಯಲ್ಲಾಮರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಆಲವಾಡ ಗ್ರಾ ಮದ ಮಂಗ್ಯಾನಕೋವು ರಸ್ತೆ 


ಖಡೀಕರಣ 


- Total(1) 
7 ಗ್ರಾಅಿಪ:111/471: 
ಕಾರವೊರ ಶಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಪಂ.ದ ಆರವ ಪಂಟಲಬಾಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 
NR 13-12-2019 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡ ಪಂ.ದ ಕೈಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋದವಾಡ ನಿರಾಕಾರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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Asphalt ರಸ್ತೆ ಯಾಗಿರುವುದಿರಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ -2021 
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ರ್‌ ರಚನೆ, ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ; 
03-06-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
03-06-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿವಾಂಕ:; 
07-01-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
07-01-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ; 
03-06-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
07-01-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 
07-01-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿ: 


09-11-2020 ರಂದು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


| ಸ PN ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು | ಪ್ರಧ್ಧಾಣ ಮೂತ | ಬಿಡೆಗಡೆಯಾದ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ Rds ( 
ಶೃಸರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಈ ಈ ದಿನಾಂಕ ಡೆ ಅನುದಾನ ಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಪಗ 
ರವಾ ನವಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂದ ವೋತಿಬಾಗ ಮುಖ್ಯರಸ ಇ » y 
§ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ -ಪಂ.ದ ವೋತಿಬಾಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ dei ಮ 0c 008 ಕಾಮುಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 
ನಿರವಾರ ತಾ ಘಾಡಸಾಯಿ (ಎ ಪಂ: ಇ yy 
f ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಘಾಡಸಾಯಿ (ಮಾಜಾಳಿ) ಪಂ.ದ ದಾಂಡೇಭಾಗದಿಂದ ವಾಜಂತ್ರಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಸರ 38 ಕು ಗರ EBB 
ನಿರ್ಮಾಣ 30.00} 0.00 
6 ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಪಂ.ದ ಬರ್ನವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -— ಸದರಿ 10.00 10.00 1.00 0.00] Formation ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ € ಪಂದ ವ ನ p ಸ್‌ 
i ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿಣ ಅಮದಳ್ಳಿ ಹೆಂ೦.ದ ಮುದಗಾ ಮೇಲಿನಕೇರಿಯ ಬೇಟೆ ಬೀರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ A 00 pl ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
[ಹತ್ತಿರ ಮುಂದುವರೆದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
4 [ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾದ ಪಂ.ದ ಕಡವಾದ ಕುಂಬಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -—- ಸದರಿ 10.00 10.00 » ದಿ: 04-01-2021 ರಂದು 
10.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
9 ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂ.ದ ಗೋವಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಳ್ಳೇಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ - 8.00 8.00 ದಿ: 09-10-2020 ರಂದು 
y 8.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಾರ ತಾಲೂ ಪಂ. y ನಷ 
io ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಪಂ. ದ ಜಯವಂತ ಗುನಗಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕಾರವಾರ ಡಿ ರ {ab ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮೂಡದೇವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ $ i 3.00 0.00 ೫ 
11 [ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಪಂದ ಕಣಸಗಿರಿ ಕುಂಬರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -— ಸದರಿ -- 20.00 20.00 20.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಧನವಾರ ಸಾಮಾನ ದೇವಳಮನಿ ಪಂ. ಇ ಮುಖ್ಯರಸದ ನ ಗುವ ರಸ್ತ 
5 ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಸ ದೇವಳಮಸಕ್ಕಿ ಪಂ.ದ ಕೈಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿವಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಕಾರವಾರ ಸದರಿ 1800 Rp le dS 
ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.00 
" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
13 |ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಿಗೆ ಪಂ.ದ ಬೋಳೆ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ - ಸದರಿ -- 10.00 10.00 ದಿ: 23-12-2020 ರಂದು 
10.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
14 |ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಟಾ ಪಂ.ದ ತುಂಬಿಬೈಲ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ -— ಸದರಿ 10.00 10.00 10.00 0.001 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಃ ಷ pM 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಳಂಬಾರ ಪಂ.ದ ತಳೇಬೈಲ ಸೋಮನ ಮನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಗಳಿಸಿ 
5 ರಾಣ ” ಸಂಕ -- ಸದರಿ : 300 3.00 ದಿ; 31-12-2020 ರಂಡು 
ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ: 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಳಂಬಾರ ಪಂ.ದ ತಳೇಬೈಲ ವಿ.ಆರ್‌.ಕಾಮತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಗಾರ್ಗಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಮದಕ > ಅಂಕೋಲಾ - ಸದರಿ 5.00 5.00 ದಿ: 21-12-2020 ರಂದು 
pid 5.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
17 [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸರೆಕುದ್ರಿ ಪಂ.ದ. ವಾಸರೆ ಉಗಿನಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ -—- ಸದರಿ -- 10.00 10.00]. ದಿ: 22-10-2020 ರಂದು 
10.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟಗಿರಿ ಪಂ.ದ ಗ ಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲಿಡೇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ*ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ; ದಿನಾರಿಕ್ಷ 
1 [03 ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ -— ಸದರಿ -- 15.00 15.00 99-12-2020 ರಂದು 
ಸೆ ರ್ಗಾ 
ಣೌ 4 15.00 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೊ ಮ ಕಿವ 'ಸರೆಕುದ್ರಿಗಿ ಪಂ.ದ. ಲಿಗೆದ್ದ ಕಟ್ಟನಮಃ ದ ದೊಡ್ಡಬೇಣಕ್ಕೆ 
೦: ಲಾ ಶಾಲೂ ಮಾಸರೆಕುಃ ಹಂ.ದೆ. ಬ ಟ್ಟಿ; ದುಡಿ ಇಂ 28 
p ಬ ಇ ಕೋಲಾ -— ಸದರಿ -- ಮಃ 
3 [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ i ರ 1990 ಸ 10.00 ool. ನ ರ್ಸ್‌ಗಂಡಿದ 
| 
20 |ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಬೆಳಸೆ ಪಂ.ದ ತಳಗದೆ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ -- ಸದರಿ - 10.00 10.00 Td 0% ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
21 [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಬೈಲ್‌ ಪಂ.ದ ತಾರಿಜಟಿಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ — ಸದರಿ 30.00 30.00 4.00 0.00] Formation ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯ್ಲಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಬ್ಯಲ ಪಂ.ದ ಮೇಲಿನ ಮಂಜುಗುಣಿ ತಾರಿ ಇಂದ ಮಾರುತಿ ಮ ಇ ಗಾರಿ Sus 
2 [ಹಂಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ್ಲಿಕ್ಷೋಲಾ -— ಸದರಿ 30.00 30.00 : 2020 ರಂ 
ಮ " ' 30.00 0.001 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
Total (2} 300.00 300.00 218.00 0.00 


Pg aor7 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಬಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು N ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
‘ ದಿನಾಂಕ Ky ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿತ್ತಲಗದ್ದೆ. ಗ್ರಾಅಪಃ111/683:ಆರ್‌ ಆರ್‌ ಸಿ:2019. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿಣಾಂಕ: 


'ಮಜರೆಯ 20 ರಿಂದ 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19-02-2020 - . - 04-01-2021 ರಂದು 
ವ > ಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


K I ಮಃ ೧ರ್ಣಗೆ wet 
ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಜಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಜಮಾಸ 300 ಮೀಟರ್‌ ಇದ್ದು ಈ ಗ್ರಾಅಪ:॥11/685:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂ 


f 3 13-08-2020 ರಂದು 
ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19-02-2020 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
» 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


NE NN 


ಗ್ರ ಮ ಪಂ: ಕೋಣಾರ, ಗ್ರಾಮ : 


pe] 


7 ನ ದಾ 
ಯೋಜನೆ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಕುಂದರಗಿ, ಗ್ರಾಮ: ಉಚಗೇರಿ 
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p ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು | ್ಯ್ದಾಜು ಮೊತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೆ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗೂ 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾ ರು ದಿನಾಂಕ - ಅನುದಾನ ಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಪ್ರಗ 
ಜೆ.ಪಂ.ಅ/ಮುಮೆಂಗ್ರಾ.ಎ.ಯೋ/CR- K 
1 |ಉಚೆಗೇರಿ-ಬಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಗೆಜಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ . /ಮುಮಂಗ್ರಾ " 18.00 19.11 19.11 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Na Mi 2/2019-20/3980 O: 27-01-2020 . . 
ಜಿ.ಪಂ.ಅ;ಮುಮಂಗ್ರಾವಿ.ಯೋ/CR- 
2 |ರಾಜೀವಾಡ 2ನೇ ಗೌಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಲ್ಲಾಮರ ಮ 20.00 17.27 17.27 27 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ಳಿ > 2/2019-20/3980 0: 27-01-2020 3 
ಒಟ್ಟು 38.00 36.38 36.38 2.73 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಮಾಜಾಳಿ 
ನಾನ ಸೈವವಾಡಾ ಬನ್‌ನಾಂಡ ಪಕ ಸಮಂಟ ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ - 73 
ಗ್ರಾಪಂ 
1 ಕಾರವಾರ ಮಾ/ಮುಮಗ್ರಾವಿಯೋ/2019- ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
' 20/245 ದಿನಾಂಕ: 27-03-2020 

ನಾನ ಹಮಡಕಷ್ಣಾ ಮಾವ್ಯ ಕಮಾರ ಪಾರ್ಣಾನಂಡ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಗ ಫಾರ್ಕ್‌ 125 

2 (ಜ್ಞಾರ್‌) ಅಳವಡಿಸುವುದು. | ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ - ಸದರಿ -- 
ಹಾಜಾನ ಸಷನವಾಗ ಕಮಾರ ಸಸಕನಜಾಗ ಕಾರಾ ಬೋಸ್‌ರ ಪನೆಯವರಗ ಪಾಸ] 5.73]. 

3 [5ಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ 3.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

4 [ಮಾಡಾ ಬಜಾರ ಸಾನ ಧೊನು'ಹೋಗುವ ರಣೆ ಕಾಂಕ್ರಾ8ಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರವಾರ -—- ಸದರಿ 275 2.00 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಪಾಷಾ ವಾನಕನ್ನ ಪ್ರಾಂತ ನಾಜ್ಕ ಪಾನಹಾಂದ ಕಾಭಾ ಪಡವಳಾರ ವಸತ ರಸ ಸಾಂತ್ರೀಚ್‌ರಣ 700 

5 ಮಾಡುವುದು ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ - K ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಪಾಷಾ ಸಾನತವಾಡಾ 3 ಚಚಾರ ರಾವ್ಠಾನರಂದ ಬನ್ನ ಕಷ್ಛಹವರಗ ಇಾಂಕ್ಞಾಟಾರಣ ಕ್‌ 33 

6 [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ -- -- ಸೆಬರಿ -- 
ಪಾಷಾಣ ಗೋಳಮಕ್ಳಿ ಘಂಡಾರವಾಡಾ) ಶ್ರೀರಾಜೇಶ ಮನ್ಗಾಪರ ಫವಾರ` ಮನೆಯಿಂದ `ಶ್ರ:ರಮೇಶ 873 

7 ಕಡೆಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ -- -- ಸದರಿ -- 

8 ಪಾಜಾಳ ವಾಂಗಡ ರಸ ಕಾಂಕ್ರಾಟಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರವಾರ ದ 1875] 33.598 10.78 TT 
ಹಾನ್‌ ಸಾಾರದ್‌ ಧನಾವಡಾ ಎಹಾವಾ ಕನಿನಾರಾರ ಮನಯ ಹತರರನಡ್‌ ಮಧುಕರ ನಾಯ್ಕ W 373 | 

9 ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ - ಸದರಿ -- 
ಮಾಜಾಳಿ ಪಾವಳ ಮದೇವಾಡಾ ಉದಯ ಮಾಜಾಳಕರ ಮಾನು ಶೆಡ್‌ನಂದ ಮುರಳಾಧರೆ ಬಾಬು ಧಾ W § 

10 [ನಕ ಕಾಲುದಾರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರವಾರ -— ಸದರಿ 1.875 — ಸದರಿ 

ಗ |ನಾಜಾಳಿ ರೇಷೂಳಾವಾಡಾಕ್ಕಿ ಹೋಗಾವೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂತ್ರಟ್‌ರಣ ಮಾಡವುದು ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ - 1.875 -- ಸದರಿ - 
ನಾರಾ ನಾ್‌್‌ಕಾವ್‌ ತ್ಕಾ ತಂಡ ಮಹದ ಸಕನದ್ರ ಪರಾ ಸಾ ಪ್‌ಹಾವಗ ‘ 

12 ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ 1.875 -- ಸದರಿ -- 
ಮಾಜಾಳಿ ಸಪ್‌ ನವ್ಯ ಕತ್ಕಯಂದ ಉದಯ ಖಮೊಚ್ಛಕರ ಮನೆ ತನಕ ಕಾಲು ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ _ 

13 ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ 1.175 -- ಸದರಿ -- 

14 [ಮಾಜಾಳಿ ಹಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಂದ ಸಾನ್‌ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ನಿರಾಣ ಕಾರವಾರ -— ಸದರಿ 0.70 . -—— ಸದರಿ - 


ko 


[3 


u 


SS 


7 ಗಾನಾ 


MEKSE 
CEST 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾದಕ ಆಧಿಯೇಲತರರ್ದು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಜ.ಡಿವಿಲ್ಸ್‌, ಕಾರವಾರ. 


ಪು ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಭಿಡುಗಡೆಮಾಡ ವೆ ಪಾಕಿಡುಗಡೆಯನಾಗ ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂ ರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂ' ತ್ರ Bb ಚ್ಚ ಜೇಕಾದೆ ಅನುದಾನ ಪ್ರಗ. 


ಯೋಜನೆ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ - | 


ಪಾರಾ ವಾ ನವ ವಸಮಾಡ ಮಾದೇವ ಚೋಗಿ ನಾಡಾ ಮಾಸಷರಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ 


1 |ಠಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ 


ET ys [umn 


13-05-2020 


ಯೋಜನೆ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಪಾಳಾ, ಗ್ರಾಮ: ಕಲಕೊಪ್ಪ 


ವಕಾಪ್ಟ ನರಾ ಶಾರೆಯಂದೆ ಮುಸ್ತಾಕ ಸಿರ್ಸಿ ವನಹಾಷಕಗ .ಸಿರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ rE - 2.10 2.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
L _ ಢಾ: 210 0.00| ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
—್‌ಾ್‌ ರ ವಾಸಹಂದ ಮಹಾವಾನೆ ಪಠಾಣ ಮ: ಹಾವರಗೆಾ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- 450 330 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
2 pa ಣ್‌ ಮುಂಡಗೋಡ 4.50! 
u ) | 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
A 

ಧನಾ ಹನಾನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಷೌಾರ ರಾಣೋಜಿ ಮನ "ಯವರೆಗೆ ಸಸಿ. ರಸ್ತ ಗಾಹಾ.ಪ/IDL/2020-21 ©: 26-06- 490 450 F ಧಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
4 ಭತಿ ಕ್ಲ ಮುಂಡಗೋಡ [a 4.90 

ನಿರ್ಮಾಣ ಈ 2020 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಗ ಪನಗುವ ರತ್ತೆಹಂಡೆ ಗಂಗವ್ವ ಘನಂತಷ್ಪ ಹರಿಜನ ಮ ಹಮನವಕಗಸ] . 1.75 175 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ql 5 A] ಮುಂಡಗೋಡ 1.75 

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ್ಯ 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ' 

ವಸಷೇಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ಯಶಾರಫೆಂಗೇಶ್ವರ ದೌಷಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 5 400 4.00 ನ I ಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
5 pi bi ಈ ಮುಂಡಗೋಡ 4.00 

ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ 0.00 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಬಚ್ಚ T 17.25 FDR 17.25 0.00 j 


ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಕುಂದರಗಿ, ಗ್ರಾಮ: ಉಚಗೇರಿ 


b, 
} ಉಚಗೇರಿ ದೇವೆಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸುಟೂಷರ ಕುಗ್ರಾಪಂಕೃಸಂ/ಗ್ರಾವಿಯೋ ಉಚಗೇರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 
ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ: ಅ.ಮಂ/020-21/02 ದಿ: 12-06-2020 9:50, 9.90 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ig —T 
ಒಟ್ಟು ) YN 9.50 0.00 0.00 9.50 
— 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಅಮದಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ: ಅಮದಳ್ಳಿ 
್ವಂಜ 3 ಎಡುವರಸ್‌ ನಿವಾ ಪ AE ಣ್‌ : 
R 'ದರನಗಡ್ಡ'ಕಸ್ತಹಂದ್‌ ಕಂತ್ರಿದಾಡ ಧಾನ ಗ ಇನಾಂಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ ಸ್ರಾಪಂಈವಾದ್ಸ್‌ಗೌT0-21/34 'ನನಾಂಕ: 23 306 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. i 
4 04-2020 
54 ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಂತ್ರಿವಾಡ ಪಕಕ ನರ್ಪಾಣ ಕಾರವಾರ -——- ಸದರಿ - 3.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
3 [——— | SS 
-'ಪಾತವವಾಡ ಹ್‌ ಸನ್ಸ್‌ ಪ್‌ಹಾ ಪ್ರಸರಂದ ಬನಟರೇಪ ಕಾಡು ಕನನ ಧನಾ ಷಾ 46 0 ಪಾರಾಸವಾಗುವುದು 
1 [1 | ಸಪಾನಲಭಿನಲಾಗ ಬದ] 
7 ನನಾ ನನಾರನಾಕಾದ ಅಷ್ಯ್‌ಸ್ಕೆ ಡೌವ್ಯಾನ ಪೆತ್ತಿರದ ಕಸಾ ಕ್‌ನರ್ಷಾಣ ಧಾರವಾರ TR 700 14.00 0.00 ಫಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು” 
| 
5 |ಸಾರನಾಕಾ ಅಷ್ಟ್‌ನೈ ತಾರೆಯ ವಾಡ ಮಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ ದರಿ - 2.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
[EE 
೯ ಾದಗಾ ಪೆಟ್ಟಧಾಗ ಸೃಶಾನಕ್ಕ ಫಾನ್‌ ಸಮಂ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ -- ಸದರಿ -- 4.00 1.00 'ಪಾಟಶಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಯು 
[ನರಾ ಗಾಂಪರವಾಡದ ಪೆಚ್ಸಾಭಾಗ ಗಣಪತಿ ಇಪ್ಪ ಸಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರವಾರ ದಂ — 1.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
F ಭಾ 
ಒಟ್ಟು 14.00 14.00 1.00 0.00 


£ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಬ ವೆ ೬ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
K ರ್‌ - ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ 


[ES ES 


೪ 
ಯವರಗೆ ರಸ್ರ। ಗ್ರಾಪಂ ದಾನಾ 21/74 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ 
"ದಿನಾಂಕ: 08-07-2020 ” - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಯೋಗಂ N ಪ್ರಅ೧ಂ20 ದಿನಾಂಕ: i6 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2020 


# 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮೆಟಲಿಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಗ್ರಾಪಂ.ಬೇಲೇಕೇರಿ .ಪ.ಸಂ/2020-21 
ದಿನಾಂಕ: 23-04-2020. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


-— ಸದರ -- 


ರಂ — 
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ಸ 3 ಸ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ " ಜಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕಸ: 'ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸದು ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆ: ತಿಕ ಪ್ರಗೂ 
ಸಂ ಸಾ ಈ ಶರ ನ ಣೆ ಅನುದಾನ ಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಧೌತಿ ಪಗ. 
f py 
ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತ: ಡೋಲಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ: ಹಳವಳ್ಳಿ ) ೨ 
ಮಳಗಾಂ' ಗಾಣ ರಸ್ತ ಡಾಂಬರಿಣರಣ ಜಾನಾ RON 202021 700 400 
1 ¥ ಅಂಕೋಲಾ ನಂ/್ರಗ್ರಾಪಂ/ಡೊಂಂಗ್ರ h 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ದಿನಾಂಕ: 21-04-2020. f 
ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಳಗಾಂ ಸಾರ್ಜನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ವಗ್ಯತಿ ಮೆನೆಯಂಡ `ಠಾಲೆಗಷೆನಗುವ 30ರ 3 f py 
2 ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂಕೋಲಾ 0.00 -- ಸದರಿ 
5 [ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಗಾಂ ಕಾಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೃಹತ್‌ ಜ್ಯಾರಿಕಿನ ಹತ್ತಿರದ ರ್ಕ ಡಾಂಬರಿಣರಣ ಅವಾ ರಾ 305 EX 0೦೦ ದರಿ 
4 `|ಹಳವ್ಗ್‌ ಹೆಚ್ಬಾರವನೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ`ಷರಚಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೆರು "ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂಕೋಲಾ ದಂ 2.00 2.00 0.00 -—— ಸದರಿ -- 
ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಹಳ್ಳಿಯ'ಠಾಲೆ`ಹೆತ್ತಿರದಿಂದ` ರಾಮಾ ಡ್ಯ ಪೈಕ ಮನೆಗಾಗ ಹೋಗಾವತ್ತ್‌ gs 400 400] 
5 [ಸ್ತ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ --ಸದರಿ-- | 0.00 ~~ ಸದರಿ -- 
ಪಳವ್ನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತಮುಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸಣ್ಣು ದ್ಧಿ ವಗೈರ ಮನೆಗಾಗ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ | ER) [x 
6 Bi 4 LP ಗ ಅಂಕೋಲಾ --ಸದೆರಿ 0.೦೦ --ಸದರಿ.-- 
ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಲಬರೀಕರಣ 5 
7 |ಕನಕನಹಕ್ಕ ಸದ್ಧಾ ಸಿದ್ದಿ ಪಗೃಕ ವಾಕರ್‌ ಪಾಂಡ್‌ತ್ನರ ಕಸ" ಷಹ`ಹಂಬರೇಕರಣ ಅಂಕೋಲಾ ದಂ 4ರ 4 0.001 ದಂ 
5 |ನಳವಳ್ಳಿಗಷ್ಟತಿ`ಕೂಡ್ಗದಂದ ಡೌನಿಮನೆ ಘಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಕೋಲಾ ದಂ 58 300 100 0.001 ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
9 ಹಳವ್‌ ಕಟ್ಛಾಪಾಲ ಸೌತುವ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ ಸದರಿ 5.00 300 0.00] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಓಟ್ಟು 35.00 35.00 1.00: 0.00 
i? 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ: ಅಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ: ಅಲಗೇರಿ 
ಕಾರೌವಿದಾಸ ರಾಕಾ ನಾಯಕ ಇವರ ಮಾನೌಜಂದ ಶ್ರ ನಾಗರಾಜ ರಾಯ್ಯರ ಮನೆ ತವಕ ಸ ಘ 
ಶೀ ೨: ¥ ನಂ.50/ಗ್ರಾಪಂ.ಅಲಗೇರಿ/ಆ.ಮಂ/2020-21 
1 [ಾರ್ಷಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ ಸ 026 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ರಾ ಸಂಮಾನ ಗಾಡ ಮನ ಪ್ರಾರದಾರ 5: ಸ್ಥರಾನ ಗಡ ಮನೆಹವಕಗ 3೫ 
2 [ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋಲಾ ನಸವವ ಕಸದಲ್ಲಿ 
ತ್ರಾ. ವಾಹಾದಾವ ಭಟ್ರ ಮನ ಪ್ರಾರದಂದ ಕೀ ಅತ್ಸರ ದೇಷಸ್ಥಾನದವರೆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 50ರ | 
3 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹ iA ಅಂಕೋಲಾ -- ಸದರಿ -- K -- ಸದರಿ -- 
ಶೀ. ಜೈವಂತ ನಾರಾಹಯಣ'ನಾಯ್ಕೆ'ಮನೆ'ಹ್ತರದಂದ ಕಾಮಿ ಗಾತಾ ಭರತ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವಕಗೆ ೫ 5 200 
4 [ಥಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ ನಾ್‌ಸಧರನ್ನ ಸದರನ್‌ 
5 ಸಾಕೇತ ವೇಕ್‌ ನಾಯ್ಕ ಮಾನಯ ಪತರದಂಡ 3 ಹೊತೆಯಟರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ R ಸ 3.0 
5 [ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂತೂಗಲನ ಪಾದರಿ ನ್‌.ಸದರಿಾ 
ಸಣ್ಣ ಅಲಗೇರಿ' ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ರದ ಮಹಾದೇವ ರಾವಸ್ಥಾನದವರೆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮೌರಟ್‌ 7 2.00 
6 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ -- ಸದರಿ -- 31.50 0.00 -— ಸದರಿ - 
7 |ಹಾರಪ್‌ಟರ್‌ ರಾಷ್ಕಾನದ ಹ್ರಾರ ಕೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ ಸದ 150 - ಸದರಿ -- 
ನನಾದ ಗಾಂವರ ಮನೆಯ ಪತ್ತರದಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಕ ಕಾಪಿ ಅಎಗೌರಿ'3ಸಕ ಮಾ ವಾ 
8 ಗಾರ್ಷಜನಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕ್ಷನಲ್ಲಾ ಸದರಿ 34 ಕಾಫಧ ನ 
ಶೀ ಮಂಗಾತ ನಾಯ್ಕ್‌ ಮನೆಯ ಹರದಂದ ಕ್ರಾ ನಾಗೇಶ ಗಾಂವಾರ ಮನೆ ತನಕ ಸಾರ್‌ನಕ 
9 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಕೋಲಾ -— ಸದರಿ - 3.00 
ವರಗ್‌ರ ಇನ ವಡ್ಗಕ ಕಾನಾ ಮಾವನಾದ ಅಗನ ಪ್ರಾಕಾರ ಕಾ ಮಂಮನಾಥ _ 
0 [ಧಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಶುಮನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ST ಗರ 3.00 100 ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೆಂಟ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ರಾರ್ಟೀಯ'ೆದ್ದಾರ ಆಂಚನಂಡ ಜನತಾ ಸಾಮೋನಿಯ ಆಂಗನವಾಕಹಾ ವರಗ ಹೋಮಾಷೈಷ್‌ ಕ್‌ 
I [see £ ರಾಣ ತ್‌ p ಅಂಕೋಲಾ -- ಸದರಿ -- 3.00 1.00 
ಅಳವಡಿಸಿ, ಎರಡು ಕಡ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Ki ; ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ದೆ ಸಂ ನ ದಿಣಂಃ “ಗುದ ಬೇಗಡೆ ಆನರಾಣ 


